
[image: ]













L’essentiel 
des CCAG 
en 320 mots
13539_DP_BERBARI_titre.indd   1 08/03/2022   10:54















L’essentiel 
des CCAG 
en 320 mots
13539_DP_BERBARI_titre.indd   1 08/03/2022   10:54














[image: ]Dictionnaire pratique
Mireille Berbari
L’essentiel 
des CCAG 
en 320 mots
13539_DP_BERBARI_titre.indd   3 08/03/2022   10:54

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, 
de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisa-
tion, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite  
et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété  
intellectuelle. Toutefois, l’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie peut être obtenue 
auprès du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,  
tél. : 01 44 07 47 70, fax : 01 46 34 67 19.
Nous alertons nos lecteurs sur la menace que représente, pour l’avenir de l’écrit, le développe-
ment massif du « photocopillage ». Le Code de la propriété intellectuelle interdit expressément 
la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit.
Or, cette pratique s’est développée dans de nombreux cabinets, entreprises, administrations, 
organisations professionnelles et établissements d’enseignement, provoquant une baisse des 
achats de livres, de revues et de magazines. 
En tant qu’éditeur, nous vous mettons en garde pour que cessent de telles pratiques.
© Groupe Moniteur (Éditions du Moniteur), Antony, 2022
ISBN papier : 978-2-281-13550-3
ISBN numérique : 978-2-281-13551-0
Directrice des éditions : Claire de Gramont
Directeur éditorial : Thierry Kremer
Éditeur : Mahfoud Daoua
Conception de la maquette et de la couverture : Catherine Lattuca 
Réalisation de la couverture : STDI (Charlène Pineau)
Mise en pages : Nord Compo
Fabrication : Christine Verger
13539_DP_BERBARI_titre.indd   2 08/03/2022   10:54














[image: ]Dictionnaire pratique
Mireille Berbari
L’essentiel 
des CCAG 
en 320 mots
13539_DP_BERBARI_titre.indd   3 08/03/2022   10:54














5
Instruction de lecture
• Les numéros, qui sont portés dans les colonnes TX, MOE, PI, FCS, MI, TIC des 
tableaux ci-dessous, renvoient aux articles des CCAG suivant leur numérotation qui a 
été publiée au Journal officiel du 1
er
 avril 2021.
• Sauf exception, il n’est renvoyé, s’agissant des mots, expressions et acronymes traités, 
qu’à leur première occurrence dans les CCAG.
• Les termes de la rubrique « Voir aussi » sont définis à l’emplacement de leur première 
lettre (en vue de pouvoir s’y référer en tant que de besoin).
• Lorsque les mots, expressions et acronymes se rattachent à un même concept juri-
dique ou à des concepts voisins, ces caractéristiques sont signalées sous la rubrique 
« Association » ; les « Synonymies » sont aussi repérées suivant le même principe ; 
quant aux « polysémies », elles sont signalées, à même le texte, en majuscule et entre 
crochets, par la mention [ou].
• Le signe graphique <…> signifie à compléter.
• Abréviations utilisées :
– TX : CCAG-Travaux ;
– MOE : CCAG-Maîtrise d’œuvre ;
– PI : CCAG-Prestations intellectuelles ;
– FCS : CCAG-Fournitures courantes et services ;
– MI : CCAG-Marchés industriels ;
– TIC : CCAG-Techniques de l’information et de la communication.
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Instruction de lecture
• Les numéros, qui sont portés dans les colonnes TX, MOE, PI, FCS, MI, TIC des
tableaux ci-dessous, renvoient aux articles des CCAG suivant leur numérotation qui a
été publiée au Journal officiel du 1
er
 avril 2021.
• Sauf exception, il n’est renvoyé, s’agissant des mots, expressions et acronymes traités, 
qu’à leur première occurrence dans les CCAG.
• Les termes de la rubrique « Voir aussi » sont définis à l’emplacement de leur première 
lettre (en vue de pouvoir s’y référer en tant que de besoin).
• Lorsque les mots, expressions et acronymes se rattachent à un même concept juri-
dique ou à des concepts voisins, ces caractéristiques sont signalées sous la rubrique
« Association » ; les « Synonymies » sont aussi repérées suivant le même principe ;
quant aux « polysémies », elles sont signalées, à même le texte, en majuscule et entre
crochets, par la mention [ou].
• Le signe graphique <…> signifie à compléter.
• Abréviations utilisées :
– TX : CCAG-Travaux ;
– MOE : CCAG-Maîtrise d’œuvre ;
– PI : CCAG-Prestations intellectuelles ;
– FCS : CCAG-Fournitures courantes et services ;
– MI : CCAG-Marchés industriels ;
– TIC : CCAG-Techniques de l’information et de la communication.
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A

Absence (de) réponse

Pour silence.
En effet, le silence conservé par les personnes publiques pendant un certain délai fixé 
par la loi ou le règlement fait naître :
– soit une décision implicite positive d’acceptation ; « le silence vaut acceptation » ou 
encore « le silence vaut accord » ;
– soit une décision implicite négative de rejet ; « le silence vaut rejet » ou encore « le 
silence vaut refus ».
À rebours le premier du second, ces deux principes produisent des effets de droit 
inverses étant symétriquement opposés.
Aussi et en règle générale, le premier ne vaut-il que pour les décisions individuelles ne 
présentant pas de caractère financier, s’inscrivant dans une procédure organisée par 
un texte de rang législatif ou réglementaire et à la condition que l’autorité compétente 
ait bien été saisie.
Pour exemple, les dispositions suivantes de l’article R. 112-5 du Code des relations entre 
le public et l’administration (CRPA) aux termes duquel : « L’accusé de réception prévu par 
l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande 
et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou 
rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le 
numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations 
mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la 
demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision 
implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais 
et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la 
possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
Sachant que sont qualifiées de demandes  : « […] les demandes et les réclamations, 
y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. » (cf. CRPA, 
art. L. 110-1) et que l’accusé de réception dont il s’agit répond aux prescriptions suivantes : 
« Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. Les 
dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, 
notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; 2° Aux demandes, 
définies par décret en Conseil d’État, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai 
pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la 
délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » (cf. CRPA, art. L. 112-3).
Or, sur un fondement contractuel, les CCAG adoptent ces mêmes principes contraires 
et les adaptent aux décisions et aux actes unilatéraux que la personne publique 
contractante prend pour l’exécution du contrat.
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Absence (de) réponse
Pour silence.
En effet, le silence conservé par les personnes publiques pendant un certain délai fixé 
par la loi ou le règlement fait naître :
– soit une décision implicite positive d’acceptation ; « le silence vaut acceptation » ou 
encore « le silence vaut accord » ;
– soit une décision implicite négative de rejet ; « le silence vaut rejet » ou encore « le 
silence vaut refus ».
À rebours le premier du second, ces deux principes produisent des effets de droit 
inverses étant symétriquement opposés.
Aussi et en règle générale, le premier ne vaut-il que pour les décisions individuelles ne 
présentant pas de caractère financier, s’inscrivant dans une procédure organisée par 
un texte de rang législatif ou réglementaire et à la condition que l’autorité compétente 
ait bien été saisie.
Pour exemple, les dispositions suivantes de l’article R. 112-5 du Code des relations entre 
le public et l’administration (CRPA) aux termes duquel : « L’accusé de réception prévu par 
l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande 
et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou 
rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le 
numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations 
mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la 
demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision 
implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais 
et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la 
possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
Sachant que sont qualifiées de demandes  : « […] les demandes et les réclamations, 
y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. » (cf. CRPA, 
art. L. 110-1) et que l’accusé de réception dont il s’agit répond aux prescriptions suivantes : 
« Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. Les 
dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, 
notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; 2° Aux demandes, 
définies par décret en Conseil d’État, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai 
pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la 
délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » (cf. CRPA, art. L. 112-3).
Or, sur un fondement contractuel, les CCAG adoptent ces mêmes principes contraires 
et les adaptent aux décisions et aux actes unilatéraux que la personne publique 
contractante prend pour l’exécution du contrat.
005-348_320MOTS.indd   7 08/03/2022   09:21














[image: ]AcceptAtion (du) sous-trAitAnt     
 
 
9

AcceptAtion (du) sous-trAitAnt

Décision de la personne publique contractante (acheteur, pouvoir adjudicateur, entité 
adjudicatrice, maître de l’ouvrage ou maître d’ouvrage) préalable au recours à la 
sous-traitance.
Cette définition résulte des dispositions de l’article L. 2193-4 du Code de la  commande 
publique aux termes duquel  : « L’opérateur économique peut recourir à la sous- 
traitance […] à condition […] d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant […] ».
Sur le formalisme des demandes d’« acceptation » de sous-traitance : « Considérant en 
premier lieu qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, contrairement aux dispositions 
de l’article 14 précité du décret du 8 janvier 1958 et aux stipulations de  l’article 3.5.1 
du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, en application 
desquelles l’acte par lequel un sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement 
sont agréées, doit notamment indiquer de manière détaillée la nature et le mon
-
tant des prestations sous-traitées, ni la nature ni le montant des travaux complémen-
taires confiés à l’entreprise Herbreteau et réalisés par la S. A. Bernard X… Polynésie 
n’étaient mentionnés dans l’acte du 22 juin 1992 par lequel la personne responsable 
du marché a approuvé la désignation de la S. A. Bernard X… Polynésie en qualité de 
sous- traitant et que, d’autre part, la société anonyme Herbreteau, titulaire du marché, 
s’était opposée à la désignation de la S. A. Bernard X… Polynésie en qualité de sous- 
traitant pour l’exécution de ces travaux complémentaires ; que, dans ces conditions, la 
S.A. Bernard X… Polynésie ne pouvait être regardée comme acceptée en qualité de 
sous-traitant pour l’exécution desdits travaux complémentaires ; » (CE 28 mai 2001, 
req. n° 205449).
Le rappel de la règle de l’« acceptation » du « sous-traitant » préalablement à son inter
-
vention figure dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2.
Association
Acte spécial, Déclaration de sous-traitance, Sous-traitance directe, Sous-traitance indirecte, Sous-traitant.
Voir aussi
Décision, Personne publique, Acheteur, Adjudicateur (pouvoir), Adjudicatrice (entité), Maître de l’ouvrage, 
Sous-traitance, Opérateur économique, Code de la commande publique.
Accident
• Fait involontaire et imprévu source de dommages aux personnes et/ou aux biens.
[ou]
• Événement fortuit source de dommages aux personnes et/ou aux biens.
Par exemple, les dispositions suivantes qui sont extraites du Code civil : « Le dépositaire 
n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis 
en demeure de restituer la chose déposée. » (art. 1929) ; « Le dépôt nécessaire est 
celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un 
naufrage ou autre événement imprévu. » (art. 1949).
Et, pour des exemples extraits de la jurisprudence administrative : « Requête de la ville 
de Roanne tendant à l’annulation du jugement […] la déclarant responsable […] de 
l’accident dont ont été victimes […] Martin Jean-Paul conduisant un cyclomoteur et 
la Dame X… sur une déviation en cours d’aménagement de la route nationale n° 7, 
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Ainsi saisie de la demande de son cocontractant, la personne publique peut toujours 
choisir de ne pas y répondre ; mais, selon la stipulation en cause des CCAG, son 
« absence de réponse » à l’intérieur du délai contractuel fixé et décompté suivant les 
règles contractuelles de computation, partant son silence conservé depuis le point de 
départ de ce délai et jusqu’à l’expiration de celui-ci, vaudra soit acceptation, soit rejet.
Pour un exemple de succession de décisions de la personne publique, implicites ou 
explicites, tacites ou expresses : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un 
courrier du 29 mai 1995 reçu le 31 mai 1995, la Société de construction générale 
de produits manufacturés a formé auprès du maître d’œuvre, en cours d’exécution du 
chantier, une première réclamation qui a donné naissance le 31 juillet 1995 à une 
décision implicite de rejet en raison du silence gardé par la personne responsable du 
marché ; que la Société de construction générale de produits manufacturés a, confor
-
mément aux stipulations du 21 de l’article 50 du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de travaux, fait connaître à la personne 
responsable du marché, par un courrier du 8 septembre 1995 reçu le 12 septembre 
1995, qu’elle n’acceptait pas ce rejet implicite et lui a transmis un mémoire complé
-
mentaire ; que, de même, la société a fait connaître à la personne responsable du 
marché, par un courrier du 30 octobre 1995 reçu le 3 novembre 1995, accompa-
gné d’un mémoire complémentaire, qu’elle n’acceptait pas sa décision expresse du 
27 septembre 1995 rejetant sa deuxième réclamation en date du 23 août 1995 et 
confirmant le rejet implicite de la première ; » (CE 16 décembre 2009, Société Spie 
SCGPM, req. n° 301775).
Et la pareille s’appliquant au cocontractant en vertu du principe de la symétrie, le 
silence et/ou l’inaction de celui-ci à l’intérieur du délai contractuel fixé et décompté sui
-
vant les règles contractuelles de computation, sont susceptibles de caractériser, le cas 
échéant, des décisions d’accord ou d’acceptation, voire même de renonciation de sa 
part : « Considérant, en deuxième lieu, que si le maître d’ouvrage a établi le décompte 
général du marché sans avoir mis en demeure la SNC Beugnet, mandataire du grou
-
pement, d’établir un projet de décompte final, conformément à l’article 13-3 du cahier 
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les 
entrepreneurs, qui n’ont pas invoqué la méconnaissance de ces stipulations avant leur 
recours juridictionnel et avaient contesté le décompte général sur le fond, dans le délai 
de 45 jours prévu par les clauses du cahier des clauses administratives générales, par 
une réclamation écrite notifiée au maître de l’ouvrage, doivent être regardés comme 
ayant renoncé, d’un commun accord avec le maître d’ouvrage, à l’application des sti
-
pulations de l’article 13-3 du CCAG ; qu’ainsi le décompte général établi par le maître 
de l’ouvrage leur était bien opposable alors même que ce dernier n’avait pas mis en 
demeure la SNC Beugnet d’établir un projet de décompte final ; » (CE 29 décembre 
2008, req. n° 296948, Lebon T.)
L’expression « absence de réponse » apparaît dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.8. 3.8.2. 43.3. 46.3. 49.3. 55.3.
Association
Forclusion.
Voir aussi
Personne publique, Délai, Loi, Règlement, Décision, Législatif, Réglementaire, Autorité compétente, Exécution, 
Contrat, Cocontractant, Stipulation, Computation.
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A
cceptAtion (du) sous-trAitAnt
Décision de la personne publique contractante (acheteur, pouvoir adjudicateur, entité 
adjudicatrice, maître de l’ouvrage ou maître d’ouvrage) préalable au recours à la 
sous-traitance.
Cette définition résulte des dispositions de l’article L. 2193-4 du Code de la  commande 
publique aux termes duquel  : « L’opérateur économique peut recourir à la sous- 
traitance […] à condition […] d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant […] ».
Sur le formalisme des demandes d’« acceptation » de sous-traitance : « Considérant en 
premier lieu qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, contrairement aux dispositions 
de l’article 14 précité du décret du 8 janvier 1958 et aux stipulations de  l’article 3.5.1 
du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, en application 
desquelles l’acte par lequel un sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement 
sont agréées, doit notamment indiquer de manière détaillée la nature et le mon
-
tant des prestations sous-traitées, ni la nature ni le montant des travaux complémen-
taires confiés à l’entreprise Herbreteau et réalisés par la S. A. Bernard X… Polynésie 
n’étaient mentionnés dans l’acte du 22 juin 1992 par lequel la personne responsable 
du marché a approuvé la désignation de la S. A. Bernard X… Polynésie en qualité de 
sous- traitant et que, d’autre part, la société anonyme Herbreteau, titulaire du marché, 
s’était opposée à la désignation de la S. A. Bernard X… Polynésie en qualité de sous- 
traitant pour l’exécution de ces travaux complémentaires ; que, dans ces conditions, la 
S.A. Bernard X… Polynésie ne pouvait être regardée comme acceptée en qualité de 
sous-traitant pour l’exécution desdits travaux complémentaires ; » (CE 28 mai 2001, 
req. n° 205449).
Le rappel de la règle de l’« acceptation » du « sous-traitant » préalablement à son inter
-
vention figure dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2.
Association
Acte spécial, Déclaration de sous-traitance, Sous-traitance directe, Sous-traitance indirecte, Sous-traitant.
Voir aussi
Décision, Personne publique, Acheteur, Adjudicateur (pouvoir), Adjudicatrice (entité), Maître de l’ouvrage, 
Sous-traitance, Opérateur économique, Code de la commande publique.
Accident
• Fait involontaire et imprévu source de dommages aux personnes et/ou aux biens.
[ou]
• Événement fortuit source de dommages aux personnes et/ou aux biens.
Par exemple, les dispositions suivantes qui sont extraites du Code civil : « Le dépositaire 
n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis 
en demeure de restituer la chose déposée. » (art. 1929) ; « Le dépôt nécessaire est 
celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un 
naufrage ou autre événement imprévu. » (art. 1949).
Et, pour des exemples extraits de la jurisprudence administrative : « Requête de la ville 
de Roanne tendant à l’annulation du jugement […] la déclarant responsable […] de 
l’accident dont ont été victimes […] Martin Jean-Paul conduisant un cyclomoteur et 
la Dame X… sur une déviation en cours d’aménagement de la route nationale n° 7, 
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des conditions de sécurité adéquates, devait être assimilé à  un défaut d’entretien 
normal de l’ouvrage public et engageait la responsabilité de la seule commune de 
Champagne-sur-Seine, la cour administrative d’appel de Paris, qui a sur ce point exac
-
tement interprété les écritures des parties et a porté sur les faits de  l’espèce une 
appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis  d’erreur de droit ; 
4. Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la cour a estimé que la responsabi
-
lité de la commune de Champagne-sur-Seine était engagée sur le terrain du défaut 
d’entretien normal de la voirie communale ; que si, à cet égard, les juges d’appel 
ont relevé l’insuffisance de la signalisation dont était affectée celle-ci, ils ont pu sans 
erreur de droit regarder cette insuffisance de la signalisation comme étant constitutive 
d’un défaut d’entretien normal de la voirie communale ; […] 5. Considérant que le 
maître d’un ouvrage public ne peut invoquer, vis-à-vis d’une victime ayant la qualité 
de tiers par rapport à l’ouvrage, le fait d’un tiers que lorsqu’il se trouve privé de la 
possibilité d’exercer un recours en garantie contre ce dernier ; qu’en relevant que 
la commune de Champagne-sur-Seine pouvait exercer une action récursoire contre 
la SNCF et contre le chauffeur du véhicule tiers ayant empêché le véhicule lourd de 
la société SCREG […] d’achever sa manœuvre, et en en déduisant que l’invocation 
de la responsabilité éventuellement encourue par des tiers n’était pas de nature à 
atténuer la responsabilité de la commune de Champagne-sur-Seine, la cour n’a pas 
commis d’erreur de droit ; » (CE  5  octobre 2016, Commune de Champagne-sur-
Seine, req. n° 385009).
La notion d’« accident » est évoquée dès les articles suivants des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
8.1.1. 9.1.1. 9 9 10 9
Association
Signalisation (des) chantiers (au regard de la) circulation publique.
Voir aussi
Dommage, Biens, Chantier, Risque, Engin, Marché de travaux, Voirie, Tiers, Matériau, Chantier, Victime, 
Garantie, Responsabilité.
Accord
• Rencontre de deux ou plusieurs volontés impliquant leur conformité (cf.  contrat, 
convention) ;
[ou]
• Manifestation du consentement à une proposition, assentiment donné, acceptation.
Ainsi, l’« accord » (assentiment) des parties pour modifier un marché se matérialise 
par un avenant (consignant la rencontre de volontés conformes) ; de même que leur 
« accord » (assentiment) en vue de prévenir ou de clore un différend, se matérialise 
par une transaction (consignant la rencontre de volontés conformes).
En revanche, le désaccord de celles-ci, à savoir leur « absence d’accord », serait sus
-
ceptible, selon les circonstances, de susciter une modification unilatérale du contrat ou 
l’émergence d’un différend ou d’un litige contentieux.
La notion d’« accord » apparaît dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2.
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le 9 décembre 1969 ; […] Sur la responsabilité de la ville de Roanne : Cons. que la 
ville de Roanne ne conteste pas avoir eu la charge de l’aménagement des abords de 
la route nationale n° 7 et de l’installation de l’éclairage public ; qu’il résulte de l’ins-
truction qu’à la date de l’accident, la section de route où ce dernier s’est produit était 
dépourvue de tout trottoir ou accotement praticable et d’éclairage public ; qu’un chan-
tier avait été ouvert en bordure de la voie en vue de la réalisation de ces équipements ; 
que le danger que présentaient les lieux n’avait pas été signalé par l’autorité municipale 
qu’était responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, 
malgré son caractère de route nationale ; que l’inexécution par la ville de l’ensemble 
des obligations qui lui incombaient est assimilable, en l’espèce, à un défaut d’entretien 
normal de l’ouvrage public et engage la responsabilité de la ville de Roanne ; Cons. 
que la responsabilité de la ville de Roanne est ainsi engagée sur le fondement du 
risque à l’occasion de l’accident survenu le 9 décembre 1969 ; » (CE 26 octobre 1977, 
Commune de Roanne, req. n° 95752, Lebon).
S’agissant des « accidents » provoqués ou subis par des engins de chantier  : 
« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la 
 commune de Champagne-sur-Seine a passé en 2005 un marché public de travaux 
portant sur la réfection de la voirie communale avec la société SCREG […] ; que, pour 
transporter les matériaux nécessaires à la conduite de ces travaux, un véhicule lourd 
de cette société, équipé d’une remorque, devait plusieurs fois par jour emprunter 
dans la commune un itinéraire incluant le franchissement d’un passage à niveau 
immédiatement suivi d’un virage à droite dans une voie communale, la rue de Sens, 
ce virage nécessitant une manœuvre difficile ; que, le 18  mai 2005, un véhicule 
lourd de cette société, effectuant la manœuvre décrite ci-dessus, a été immobilisé 
par un véhicule tiers empruntant la rue de Sens dans la direction opposée ; que le 
véhicule lourd dédié au transport de matériaux de chantier s’est trouvé de ce fait 
immobilisé, alors que sa remorque était encore engagée sur le passage à niveau, 
avant d’être percuté par un train de marchandises ; que la société SCREG  […] a 
demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement le dépar
-
tement de Seine-et-Marne et la commune de Champagne-sur-Seine à lui verser la 
somme de  345 000 euros en réparation des dommages causés à son véhicule ; 
que, par un jugement du 28  mars 2013, le tribunal administratif de Melun a fait 
droit à cette demande ; que, par un arrêt du 31  juillet 2014, la cour administra
-
tive d’appel de Paris a, d’une part, jugé que la responsabilité du département […] 
n’était pas engagée à l’égard de la société Colas […], venue aux droits de la société 
SCREG […], et a, d’autre part, condamné la commune de Champagne-sur-Seine à 
verser à la société Colas […] une somme de 258 750 euros en réparation du préju
-
dice subi par celle-ci ; 2. Considérant que la commune de Champagne-sur-Seine se 
pourvoit en cassation contre cet arrêt ; […] Sur le pourvoi principal de la commune 
de Champagne-sur-Seine : 3. Considérant qu’en relevant, d’une part, que l’état de la 
route départementale ne faisait l’objet  d’aucune critique, et, d’autre part, qu’il résultait 
des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 3221-4 du code général des collectivités 
territoriales que le maire d’une  commune est seul compétent, dans le cadre de ses 
pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs 
de sécurité sur les routes et voies à l’intérieur de  l’agglomération de sa commune, 
dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette 
des routes dont la commune n’est pas propriétaire, pour en déduire que l’absence 
de mise en œuvre d’un système de signalisation, seul à même de permettre le 
franchissement du passage à niveau et l’engagement dans la rue communale dans 
005-348_320MOTS.indd   10 08/03/2022   09:21














[image: ]Accord     
 
 
11
des conditions de sécurité adéquates, devait être assimilé à  un défaut d’entretien 
normal de l’ouvrage public et engageait la responsabilité de la seule commune de 
Champagne-sur-Seine, la cour administrative d’appel de Paris, qui a sur ce point exac
-
tement interprété les écritures des parties et a porté sur les faits de  l’espèce une 
appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis  d’erreur de droit ; 
4. Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la cour a estimé que la responsabi
-
lité de la commune de Champagne-sur-Seine était engagée sur le terrain du défaut 
d’entretien normal de la voirie communale ; que si, à cet égard, les juges d’appel 
ont relevé l’insuffisance de la signalisation dont était affectée celle-ci, ils ont pu sans 
erreur de droit regarder cette insuffisance de la signalisation comme étant constitutive 
d’un défaut d’entretien normal de la voirie communale ; […] 5. Considérant que le 
maître d’un ouvrage public ne peut invoquer, vis-à-vis d’une victime ayant la qualité 
de tiers par rapport à l’ouvrage, le fait d’un tiers que lorsqu’il se trouve privé de la 
possibilité d’exercer un recours en garantie contre ce dernier ; qu’en relevant que 
la commune de Champagne-sur-Seine pouvait exercer une action récursoire contre 
la SNCF et contre le chauffeur du véhicule tiers ayant empêché le véhicule lourd de 
la société SCREG […] d’achever sa manœuvre, et en en déduisant que l’invocation 
de la responsabilité éventuellement encourue par des tiers n’était pas de nature à 
atténuer la responsabilité de la commune de Champagne-sur-Seine, la cour n’a pas 
commis d’erreur de droit ; » (CE  5  octobre 2016, Commune de Champagne-sur-
Seine, req. n° 385009).
La notion d’« accident » est évoquée dès les articles suivants des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
8.1.1. 9.1.1. 9 9 10 9
Association
Signalisation (des) chantiers (au regard de la) circulation publique.
Voir aussi
Dommage, Biens, Chantier, Risque, Engin, Marché de travaux, Voirie, Tiers, Matériau, Chantier, Victime, 
Garantie, Responsabilité.
Accord
• Rencontre de deux ou plusieurs volontés impliquant leur conformité (cf.  contrat, 
convention) ;
[ou]
• Manifestation du consentement à une proposition, assentiment donné, acceptation.
Ainsi, l’« accord » (assentiment) des parties pour modifier un marché se matérialise 
par un avenant (consignant la rencontre de volontés conformes) ; de même que leur 
« accord » (assentiment) en vue de prévenir ou de clore un différend, se matérialise 
par une transaction (consignant la rencontre de volontés conformes).
En revanche, le désaccord de celles-ci, à savoir leur « absence d’accord », serait sus
-
ceptible, selon les circonstances, de susciter une modification unilatérale du contrat ou 
l’émergence d’un différend ou d’un litige contentieux.
La notion d’« accord » apparaît dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2.
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La notion d’« accord-cadre », qui est inscrite dans les CCAG notamment par le truche-
ment de la notion de bon de commande, apparaît à l’article suivant desdits CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7.
Association
Exclusivité.
Voir aussi
Opérateur économique, Contrat, Code de la commande publique, Acheteur, Offre, Durée, Adjudicateur (pou
-
voir), Adjudicatrice (entité), Investissement, Marché, Stipulation, Bons de commande, Marché de défense 
ou de sécurité.
Acheteur
Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice soumis au Code de la commande publique.
L’« acheteur » est défini ainsi à l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique 
par l’effet du renvoi à la notion fonctionnelle d’« adjudicateur », qui est d’origine 
européenne.
La notion fonctionnelle d’« adjudicateur » puise, en effet, sa source dans les directives 
européennes suivantes respectivement :
– directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE L 94/65 
du 28 mars 2014) ;
– directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 
(JOUE L 94/243 du 28 mars 2014).
Cette définition du Code de la commande publique est reprise à l’article suivant des 
CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
2 2 2 2 2 2
Association
Maître de l’ouvrage, Maître d’ouvrage, Personne publique contractante, Personne morale.
Voir aussi
Adjudicateur (pouvoir), Adjudicatrice (entité), Code de la commande publique.
Acompte
Paiement partiel rémunérant un service partiellement fait.
Aux termes de l’article L. 2191-4 du Code de la commande publique, en effet : « Les 
marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L.  2191-1 donnent lieu à 
des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglemen
-
taire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d’un 
acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. ».
Sur l’« acompte » en tant qu’élément du décompte définitif : « Considérant, d’une part, 
que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de tra
-
vaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé 
005-348_320MOTS.indd   13 08/03/2022   09:21

     Accord-cAdre
 
 
12
Synonymie
Validation.
Association
Protocole.
Voir aussi
Contrat, Convention, Parties, Marché, Avenant, Modification unilatérale, Différend.
Accord-cAdre
Technique d’achat permettant la présélection d’un ou de plusieurs opérateurs écono-
miques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux 
commandes à passer au cours d’une période donnée.
Cette technique d’achat est définie à l’article L. 2125-1 du Code de la commande 
publique en ces termes : « L’acheteur peut […] recourir à des techniques d’achat pour 
procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son 
besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités 
particulières. Les techniques d’achat sont les suivantes : 1° L’accord-cadre, qui permet 
de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un 
contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au 
cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre 
ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf 
dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le 
fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée 
supérieure ; ».
Elle est susceptible, pour la satisfaction d’un seul et même besoin, de déboucher sur 
la conclusion d’un marché public unique (« accord- cadre » mono-attributaire) ou, au 
contraire, de plusieurs contrats simultanés (« accords-cadres » multi-attributaires).
Les « accords-cadres » répondent à des caractéristiques précises qui sont édictées par 
les articles R. 2162-1 à R. 2162-14 du Code de la commande publique.
Ainsi par exemple et aux termes de l’article R.  2162-2 du Code de la commande 
publique, les « accords-cadres » peuvent :
– fixer toutes leurs stipulations contractuelles et être exécutés au fur et à mesure de 
l’émission de bons de commande ;
– [ou], à l’inverse, ne pas fixer toutes leurs stipulations contractuelles et, en consé
-
quence, donner lieu, par la suite, à la conclusion de marchés subséquents.
Par ailleurs et en vertu des dispositions de l’article R. 2162-4 du Code de la  commande 
publique, dans sa rédaction modifiée par l’article  2 du décret n°  2021-1111 du 
23  août  2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique rela
-
tives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (JO du 
25 août 2021), les « accords-cadres » peuvent être conclus :
– soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
– soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Enfin, d’après l’article R. 2162-3 du Code de la commande publique : « Un accord-
cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en 
partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les 
prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre. ».
Par comparaison, dans le Code civil, d’après son article 1111, est dénommé contrat-
cadre : « l’accord par lequel les parties contractantes conviennent des caractéristiques 
générales de leurs relations contractuelles futures ; des contrats d’application en pré
-
cisent les modalités d’exécution ».
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La notion d’« accord-cadre », qui est inscrite dans les CCAG notamment par le truche-
ment de la notion de bon de commande, apparaît à l’article suivant desdits CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7.
Association
Exclusivité.
Voir aussi
Opérateur économique, Contrat, Code de la commande publique, Acheteur, Offre, Durée, Adjudicateur (pou
-
voir), Adjudicatrice (entité), Investissement, Marché, Stipulation, Bons de commande, Marché de défense 
ou de sécurité.
Acheteur
Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice soumis au Code de la commande publique.
L’« acheteur » est défini ainsi à l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique 
par l’effet du renvoi à la notion fonctionnelle d’« adjudicateur », qui est d’origine 
européenne.
La notion fonctionnelle d’« adjudicateur » puise, en effet, sa source dans les directives 
européennes suivantes respectivement :
– directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE L 94/65 
du 28 mars 2014) ;
– directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 
(JOUE L 94/243 du 28 mars 2014).
Cette définition du Code de la commande publique est reprise à l’article suivant des 
CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
2 2 2 2 2 2
Association
Maître de l’ouvrage, Maître d’ouvrage, Personne publique contractante, Personne morale.
Voir aussi
Adjudicateur (pouvoir), Adjudicatrice (entité), Code de la commande publique.
Acompte
Paiement partiel rémunérant un service partiellement fait.
Aux termes de l’article L. 2191-4 du Code de la commande publique, en effet : « Les 
marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L.  2191-1 donnent lieu à 
des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglemen
-
taire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d’un 
acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. ».
Sur l’« acompte » en tant qu’élément du décompte définitif : « Considérant, d’une part, 
que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de tra
-
vaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé 
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Sur un fondement contractuel, l’« acte d’engagement » est inscrit, dans son principe, à 
l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.
Association
Offre acceptée, Signature, Notification, Exemplaire unique.
Voir aussi
Prix, Offre, Opérateur économique, Personne publique, Groupement, Code de la commande publique, 
Marché, Clause, Contrat, Pièce.
Acte spéciAl
Déclaration de sous-traitance que le cocontractant adresse à la personne publique 
contractante, après la notification du marché, en vue d’obtenir l’acceptation de son 
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Cette définition de l’« acte spécial » de sous-traitance résulte des dispositions de l’ali-
néa  2 de l’article L.  2193-5 du Code de la commande publique aux termes des-
quelles : « Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du 
marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance. »
En effet : « Seul l’acte spécial […] qui est signé à la fois par le maître d’ouvrage et le 
sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d’un sous-traitant 
par le maître d’ouvrage et non le contrat de sous-traitance auquel le maître  d’ouvrage 
n’est pas partie. » (CE 17 décembre 1999, Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, 
req. n° 177806, Lebon T., Résumé).
Quant aux mentions de l’« acte spécial » de sous-traitance, elles sont fixées par  l’article 
R. 2393-5 du Code de la commande publique, en vertu d’un renvoi par  l’article R. 2393-7 
de ce même code.
En effet, sur un fondement contractuel, les CCAG réservent la notion d’« acte spécial » 
à la sous-traitance directe alors que le Code de la commande publique l’emploie 
indistinctement pour toute demande de sous-traitance effectuée après la notification 
du marché (par opposition à l’autre forme de déclaration de sous-traitance celle qui 
est effectuée dans l’offre de l’opérateur économique).
Sur l’autonomie de l’acte spécial au regard du marché public et, en conséquence, sur 
l’inopposabilité des clauses des CCAG au sous-traitant : « Considérant qu’il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Seine-Maritime 
a confié au groupement représenté par la société Torno, l’édification d’un viaduc pour 
le franchissement du grand canal du Havre ; que, par un acte du 16 novembre 1992, 
ce groupement a sous-traité à la Société Presspali Spa la réalisation des fondations 
profondes de cet ouvrage ; […] Considérant, en second lieu, que le cahier des clauses 
administratives générales applicable aux marchés de travaux fait partie des  pièces 
contractuelles régissant les relations entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur princi
-
pal ; que ses dispositions ne peuvent, dès lors, être opposées au sous-traitant qui n’est 
pas partie à ce contrat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le départe-
ment et tirée de ce que les conclusions de la Société Presspali Spa sont irrecevables, 
faute pour cette société de s’être soumise aux procédures préalables à la saisine du 
tribunal administratif prévues par l’article  50 du cahier des clauses administratives 
générales, auquel le contrat de sous-traitance ne se référait pas, doit également être 
écartée ; » (CE 3 mars 2010, Société Presspali Spa, req. n° 304604, Lebon T.).
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et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obliga-
tions définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître de l’ouvrage 
en cas de retard dans les paiements d’acomptes sont un élément de ce compte ; que 
l’article  41-A du cahier des clauses administratives générales applicable au marché 
litigieux, approuvé par le décret n°  61-529 du 8  mai 1961, ne comporte aucune 
dérogation à cette règle ; Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les 
opérations du marché passé entre la Commune de la Ricamarie et la société Sogetra 
ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par ladite société anté
-
rieurement à sa demande de paiement d’intérêts moratoires sur acomptes ; que 
cette approbation interdisait toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude 
ou du cas, étranger à l’espèce, où l’une ou l’autre des parties sollicite la rectification 
d’une erreur ou d’une omission dans les conditions limitativement énumérées par 
l’article 541 de l’ancien code de procédure civile alors applicable ; » (CE 4 décembre 
1987, Commune de la Ricamarie, req. n° 56108, Lebon).
Le principe de l’« acompte » est inscrit à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
10.2. 11.2. 11.2. 11.2. 12.2. 11.2.
Voir aussi
Code de la commande publique, Acheteur, Réglementaire, Prestation.
Acte (d’) engAgement
Document contractuel, récapitulant les éléments essentiels (le prix notamment) 
de l’offre de l’opérateur économique dûment acceptée et signée par la personne 
publique contractante.
Sur le caractère contractuel de l’« acte d’engagement »  : « Considérant que l’acte 
 d’engagement qui lie les constructeurs doit être interprété comme instituant une soli
-
darité entre la Société Mas, Entreprise Générale, mandataire du groupement conjoint, 
et la société Comazzi ; » (CE 26 janvier 2007, Société Mas, Entreprise Générale, req. 
n° 264306, Lebon T.) ; « Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du 
dossier soumis aux juges du fond que l’acte d’engagement signé le 14  décembre 
1989 notamment par la Société SOGAPE et la Société d’entreprises de canalisations 
et de couverture pour l’exécution des travaux mentionnait ces deux entreprises comme 
conjointes et solidaires pour l’exécution du lot n° 11 de climatisation et ventilation 
mécanique contrôlée ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a donc pas 
dénaturé les pièces du dossier en relevant que ces deux sociétés étaient solidaires 
entre elles pour la réalisation de ce lot ; » (CE 21 février 2011, Société Icade G3A et 
autres, req. n° 330515, Lebon T.).
Si le Code de la commande publique régit, pour partie, le contenu des offres des 
opérateurs économiques, il ne mentionne plus pour autant l’« acte d’engagement ».
Cette dénomination d’usage se rattache ainsi et désormais à la seule pratique des 
marchés publics ; elle retire son origine de la mention suivante qui figure sur ce type 
d’actes : « Je soussigné(e), après avoir pris connaissance des pièces constitutives du 
marché public […] et conformément à leurs clauses m’engage ou engage […] à exé
-
cuter ce contrat aux prix suivants […] ».
L’« acte d’engagement », qui est énuméré par les CCAG au titre des pièces constitutives 
du marché, peut comporter des annexes financières.
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Sur un fondement contractuel, l’« acte d’engagement » est inscrit, dans son principe, à 
l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.
Association
Offre acceptée, Signature, Notification, Exemplaire unique.
Voir aussi
Prix, Offre, Opérateur économique, Personne publique, Groupement, Code de la commande publique, 
Marché, Clause, Contrat, Pièce.
Acte spéciAl
Déclaration de sous-traitance que le cocontractant adresse à la personne publique 
contractante, après la notification du marché, en vue d’obtenir l’acceptation de son 
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Cette définition de l’« acte spécial » de sous-traitance résulte des dispositions de l’ali-
néa  2 de l’article L.  2193-5 du Code de la commande publique aux termes des-
quelles : « Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du 
marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance. »
En effet : « Seul l’acte spécial […] qui est signé à la fois par le maître d’ouvrage et le 
sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d’un sous-traitant 
par le maître d’ouvrage et non le contrat de sous-traitance auquel le maître  d’ouvrage 
n’est pas partie. » (CE 17 décembre 1999, Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, 
req. n° 177806, Lebon T., Résumé).
Quant aux mentions de l’« acte spécial » de sous-traitance, elles sont fixées par  l’article 
R. 2393-5 du Code de la commande publique, en vertu d’un renvoi par  l’article R. 2393-7 
de ce même code.
En effet, sur un fondement contractuel, les CCAG réservent la notion d’« acte spécial » 
à la sous-traitance directe alors que le Code de la commande publique l’emploie 
indistinctement pour toute demande de sous-traitance effectuée après la notification 
du marché (par opposition à l’autre forme de déclaration de sous-traitance celle qui 
est effectuée dans l’offre de l’opérateur économique).
Sur l’autonomie de l’acte spécial au regard du marché public et, en conséquence, sur 
l’inopposabilité des clauses des CCAG au sous-traitant : « Considérant qu’il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Seine-Maritime 
a confié au groupement représenté par la société Torno, l’édification d’un viaduc pour 
le franchissement du grand canal du Havre ; que, par un acte du 16 novembre 1992, 
ce groupement a sous-traité à la Société Presspali Spa la réalisation des fondations 
profondes de cet ouvrage ; […] Considérant, en second lieu, que le cahier des clauses 
administratives générales applicable aux marchés de travaux fait partie des  pièces 
contractuelles régissant les relations entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur princi
-
pal ; que ses dispositions ne peuvent, dès lors, être opposées au sous-traitant qui n’est 
pas partie à ce contrat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le départe-
ment et tirée de ce que les conclusions de la Société Presspali Spa sont irrecevables, 
faute pour cette société de s’être soumise aux procédures préalables à la saisine du 
tribunal administratif prévues par l’article  50 du cahier des clauses administratives 
générales, auquel le contrat de sous-traitance ne se référait pas, doit également être 
écartée ; » (CE 3 mars 2010, Société Presspali Spa, req. n° 304604, Lebon T.).
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– directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE L 94/65 
du 28 mars 2014) ;
– directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 
(JOUE L 94/243 du 28 mars 2014).
Pour un exemple jurisprudentiel  : « L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un 
équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à 
un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non délé
-
guée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité 
d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, 
au sens de l’article 135 du code des marchés publics (CMP) [devenu Code de la 
 commande publique] et, par suite comme une activité exercée par une entité adjudica
-
trice pour l’application de l’article 134 de ce code. » (CE 24 juin 2011, req. n° 346529, 
Lebon).
Cette notion du Code de la commande publique est mentionnée aux articles suivants 
des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– – 2 2 2 2
Association
Acheteur, Maître de l’ouvrage, Maître d’ouvrage, Personne publique contractante.
Voir aussi
Acheteur, Adjudicateur (pouvoir), Code de la commande publique.
Admission
Dans les marchés autres que de travaux, décision, explicite ou implicite, de la personne 
publique contractante par laquelle celle-ci reconnaît la conformité des prestations exé-
cutées et déclare les accepter.
Sur un fondement contractuel, les CCAG des marchés autres que de travaux en 
donnent la définition suivante : « décision, prise après vérifications, par laquelle l’ache
-
teur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché ».
Pour ces CCAG, cette décision d’« admission » produit un effet juridique important 
puisqu’elle déclenche l’application des garanties légales et des garanties contractuelles 
et/ou post-contractuelles.
Préalablement cependant, cette décision de la personne publique contractante 
entraîne le transfert de propriété pour celles des prestations destinées à lui appartenir ; 
à tout le moins, pour les choses matérielles, corporelles et tangibles, le transfert de leur 
garde et des risques y afférant. Elle permet, le cas échéant, de clôturer les comptes 
entre les parties.
Sur le caractère tacite, le cas échéant, de la décision d’admission : « qu’aux termes de 
son article 20.2 : La personne responsable du marché effectue, au moment même 
de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service, les opérations de vérifi
-
cation quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire 
et ne demandent que peu de temps. /Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa 
décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article  21. /Elle doit le 
faire dans  le cas de fournitures rapidement altérables. En l’absence de notification 
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La notion d’« acte spécial » de sous-traitance est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.6.1.2. 3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. 3.6.2.
Association
Paiement direct, Délégation de paiement, Caution personnelle et solidaire.
Voir aussi
Cocontractant, Personne publique, Notification, Marché, Acceptation du sous-traitant, Sous-traitance directe, 
Sous-traitance indirecte, Sous-traitant, Offre, Opérateur économique, Clause, Cahier des clauses administra
-
tives générales.
AdjudicAteur (pouvoir)
Personnes morales de droit public ou de droit privé relevant du Code de la commande 
publique et désignées par ce même code comme étant l’un des « acteurs » de la 
commande publique.
Les « pouvoirs adjudicateurs » sont définis et énumérés à l’article L. 1210-1 du Code 
de la commande publique.
S’agissant des sources de cette notion, il convient de se reporter aux directives euro
-
péennes suivantes respectivement :
– directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE L 94/65 
du 28 mars 2014) ;
– directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 
(JOUE L 94/243 du 28 mars 2014).
Cette notion du Code de la commande publique est mentionnée aux articles suivants 
des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– – 2 2 2 2
Association
Adjudicatrice (entité), Maître de l’ouvrage, Maître d’ouvrage, Personne publique contractante.
Voir aussi
Acheteur.
AdjudicAtrice (entité)
Personnes morales de droit public ou de droit privé relevant du Code de la commande 
publique et désignées par ce même code comme étant l’un des « acteurs » de la 
commande publique.
Les « entités adjudicatrices » sont définies à l’article L.  1212-1 du Code de la 
 commande publique. Ce sont principalement les pouvoirs adjudicateurs et les entre
-
prises publiques qui exercent une activité d’opérateur de réseaux telle que délimitée 
par les articles L. 1212-3 et L. 1212-4 de ce même code.
S’agissant des sources de cette notion, il convient de se reporter aux directives euro
-
péennes suivantes respectivement :
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– directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE L 94/65 
du 28 mars 2014) ;
– directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 
(JOUE L 94/243 du 28 mars 2014).
Pour un exemple jurisprudentiel  : « L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un 
équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à 
un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non délé
-
guée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité 
d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, 
au sens de l’article 135 du code des marchés publics (CMP) [devenu Code de la 
 commande publique] et, par suite comme une activité exercée par une entité adjudica
-
trice pour l’application de l’article 134 de ce code. » (CE 24 juin 2011, req. n° 346529, 
Lebon).
Cette notion du Code de la commande publique est mentionnée aux articles suivants 
des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– – 2 2 2 2
Association
Acheteur, Maître de l’ouvrage, Maître d’ouvrage, Personne publique contractante.
Voir aussi
Acheteur, Adjudicateur (pouvoir), Code de la commande publique.
Admission
Dans les marchés autres que de travaux, décision, explicite ou implicite, de la personne 
publique contractante par laquelle celle-ci reconnaît la conformité des prestations exé-
cutées et déclare les accepter.
Sur un fondement contractuel, les CCAG des marchés autres que de travaux en 
donnent la définition suivante : « décision, prise après vérifications, par laquelle l’ache
-
teur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché ».
Pour ces CCAG, cette décision d’« admission » produit un effet juridique important 
puisqu’elle déclenche l’application des garanties légales et des garanties contractuelles 
et/ou post-contractuelles.
Préalablement cependant, cette décision de la personne publique contractante 
entraîne le transfert de propriété pour celles des prestations destinées à lui appartenir ; 
à tout le moins, pour les choses matérielles, corporelles et tangibles, le transfert de leur 
garde et des risques y afférant. Elle permet, le cas échéant, de clôturer les comptes 
entre les parties.
Sur le caractère tacite, le cas échéant, de la décision d’admission : « qu’aux termes de 
son article 20.2 : La personne responsable du marché effectue, au moment même 
de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service, les opérations de vérifi
-
cation quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire 
et ne demandent que peu de temps. /Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa 
décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article  21. /Elle doit le 
faire dans  le cas de fournitures rapidement altérables. En l’absence de notification 
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satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être 
admises en l’état ».
S’agissant d’une décision d’admission, partant d’acceptation des vices apparents, elle 
produit les mêmes effets extinctifs que celle qui est prononcée sans « réfaction ».
Cependant, en conséquence de la manifestation expresse de la volonté de la per
-
sonne publique d’accepter, en l’état, les défauts considérés, la portée et l’étendue de 
certaines garanties pourraient, le cas échéant, être restreintes.
La prérogative de la « réfaction » est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– 2 2 2 2 2
Synonymie
Acceptation moyennant contrepartie, Acceptation moyennant compensation.
Association
Vérifications quantitatives, Vérifications qualitatives, Réception avec réfaction (marchés de travaux).
Voir aussi
Décision, Personne publique, Prestation, Prix, Titulaire, Vices, Garantie.
Adresse électronique
Identification d’un point d’acheminement de courrier électronique permettant à son 
utilisateur d’en user pour envoyer et recevoir des communications électroniques.
Pour exemple, l’article L. 44-1 du Code des postes et des communications électro-
niques qui dispose : « Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs clients 
une adresse de courrier électronique […] sont tenus de proposer à ces derniers […] 
de continuer […] à avoir accès […] au courrier électronique reçu sur l’adresse électro-
nique attribuée […] ».
La notion d’« adresse électronique » est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1.
Synonymie
Adresse internet.
Agrément (des) conditions (de) pAiement (du) sous-trAitAnt
Décision de la personne publique contractante (acheteur, pouvoir adjudicateur, entité 
adjudicatrice, maître de l’ouvrage ou maître d’ouvrage) préalable au recours à la 
sous-traitance.
Cette définition résulte des dispositions de l’article L. 2193-4 du Code de la  commande 
publique aux termes desquelles : « L’opérateur économique peut recourir à la sous- 
traitance  […] à condition  […] d’avoir obtenu  […] l’agrément de ses conditions de 
paiement [du sous-traitant] […] ».
En effet  : « En vertu des dispositions combinées des articles  3 et  6 de la loi du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par 
le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné 
à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant 
ait été “accepté” par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du 
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effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises ; qu’aux termes 
de  l’article 20.3 du même cahier : Les opérations de vérification autres que celles qui 
sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du mar-
ché dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour 
y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours ; qu’aux 
termes de l’article 21.21 du même cahier : À l’issue des opérations de vérification, la 
personne responsable du marché prend une décision expresse d’admission, d’ajour-
nement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l’article 20 ci-dessus, 
la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise ; qu’ayant 
constaté que la livraison des matériels commandés avait effectivement été réalisée le 
19 juin 1998, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni déna-
turé les pièces du dossier en jugeant que les irrégularités formelles contenues dans le 
bon de livraison du même jour de la société BTR International étaient sans incidence 
sur le point de départ du délai de quinze jours mentionné à l’article 20.3 du cahier 
des clauses administratives générales précité ; que la cour n’a pas davantage dénaturé 
les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la lettre du 
3 juillet 1998 adressée par le Centre hospitalier de la Région d’Annecy à la société 
BTR International, qui précise uniquement que des difficultés de fonctionnement sont 
apparues sur le matériel livré et propose une réunion d’évaluation le 31 juillet 1998 
ne constituait ni une décision d’ajournement, ni une décision de rejet ; qu’elle n’a, 
par suite, pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une décision d’admission des 
matériels était réputée acquise à la date du 4 juillet 1998 et que les intérêts moratoires 
sur les prix demandés par la société BTR International dans sa facture du 22 juin 1998 
concernant le matériel ainsi livré étaient dus en application de l’article 178-2 du code 
des marchés publics alors applicable ; » (CE 24 novembre 2008, Centre hospitalier de 
la Région d’Annecy, req. n° 291539, Lebon T.).
Le principe de l’« admission » est inscrit à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– 2 2 2 2 2
Synonymie
Acceptation.
Association
Vérifications quantitatives, Vérifications qualitatives, Réception (marchés de travaux).
Voir aussi
Décision, Personne publique, Vérification, Stipulation, Garantie, Propriété, Risque, Parties, Ajournement.
Admission (Avec) réfAction
Dans les marchés autres que de travaux, décision de la personne publique contractante 
par laquelle celle-ci déclare accepter des prestations partiellement non conformes ou 
imparfaitement exécutées moyennant une baisse du prix ou des quantités.
Cette sanction de l’inexécution complète et intégrale des obligations contractuelles est 
prévue par l’article 1217 du Code civil aux termes duquel : « La partie envers laquelle 
l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] – solliciter une 
réduction du prix ; ».
Sur un fondement contractuel, les CCAG des marchés autres que de travaux en 
donnent la définition suivante : « la “réfaction” est la décision prise par l’acheteur de 
réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne 
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satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être 
admises en l’état ».
S’agissant d’une décision d’admission, partant d’acceptation des vices apparents, elle 
produit les mêmes effets extinctifs que celle qui est prononcée sans « réfaction ».
Cependant, en conséquence de la manifestation expresse de la volonté de la per
-
sonne publique d’accepter, en l’état, les défauts considérés, la portée et l’étendue de 
certaines garanties pourraient, le cas échéant, être restreintes.
La prérogative de la « réfaction » est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– 2 2 2 2 2
Synonymie
Acceptation moyennant contrepartie, Acceptation moyennant compensation.
Association
Vérifications quantitatives, Vérifications qualitatives, Réception avec réfaction (marchés de travaux).
Voir aussi
Décision, Personne publique, Prestation, Prix, Titulaire, Vices, Garantie.
Adresse électronique
Identification d’un point d’acheminement de courrier électronique permettant à son 
utilisateur d’en user pour envoyer et recevoir des communications électroniques.
Pour exemple, l’article L. 44-1 du Code des postes et des communications électro-
niques qui dispose : « Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs clients 
une adresse de courrier électronique […] sont tenus de proposer à ces derniers […] 
de continuer […] à avoir accès […] au courrier électronique reçu sur l’adresse électro-
nique attribuée […] ».
La notion d’« adresse électronique » est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1.
Synonymie
Adresse internet.
Agrément (des) conditions (de) pAiement (du) sous-trAitAnt
Décision de la personne publique contractante (acheteur, pouvoir adjudicateur, entité 
adjudicatrice, maître de l’ouvrage ou maître d’ouvrage) préalable au recours à la 
sous-traitance.
Cette définition résulte des dispositions de l’article L. 2193-4 du Code de la  commande 
publique aux termes desquelles : « L’opérateur économique peut recourir à la sous- 
traitance  […] à condition  […] d’avoir obtenu  […] l’agrément de ses conditions de 
paiement [du sous-traitant] […] ».
En effet  : « En vertu des dispositions combinées des articles  3 et  6 de la loi du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par 
le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné 
à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant 
ait été “accepté” par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du 
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et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.  […] ; [...] 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des 
énonciations souveraines de l’arrêt contesté que les reports successifs de la date de 
réception des travaux procédaient non d’une décision d’ajournement au sens des 
dispositions précitées mais d’une série de retards d’exécution intervenus après leur 
démarrage ; » (CE 27 octobre 2010, Commune de la Seyne-sur-Mer, req. n° 323485, 
Lebon T.).
Sur les conséquences de l’« ajournement » : « Considérant, en deuxième lieu, qu’aux 
termes de l’article 48-2 du cahier des clauses administratives générales : “Si, par 
suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été 
interrompus pendant plus d’une année, l’entrepreneur a le droit d’obtenir la rési
-
liation du marché…” ; qu’à la date à laquelle la société Dumez France a demandé 
la résiliation de son marché, les travaux avaient été interrompus pendant plus 
d’une année ; que, par application de l’article 48-2 précité, la Commune de Vélizy-
Villacoublay était tenue d’y faire droit sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle 
avait mis l’entreprise en demeure de reprendre les travaux ; que par suite la société 
Dumez France n’a pas commis de faute en s’abstenant de reprendre les travaux ; » 
(CAA Paris, 27 juin 1995, Commune de Vélizy-Villacoublay, req. n° 93PA01000, 
Lebon T.).
La prérogative de l’« ajournement » apparaît dès l’article suivant du CCAG-TX :
TX MOE PI FCS MI TIC
18.2.2. – – – – –
Association
Préjudice, Réparation, Indemnité.
Voir aussi
Décision, Personne publique, Exécution.
AlinéA
Subdivision de l’article qui constitue l’« unité de base d’un texte normatif » (in Guide de 
légistique, La Documentation française, 3
e
 édition, mise à jour 2017, p. 285).
S’agissant de la structure même de l’« alinéa », le Guide de légistique précité apporte 
les précisions suivantes  : « Alinéas. Un article peut comporter plusieurs alinéas. 
Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots 
commençant à la ligne, précédés ou non d’un tiret, d’un point, d’une numérotation 
ou de guillemets, sans qu’il y ait lieu d’établir des distinctions selon la nature du signe 
placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule). Un tableau 
constitue un seul alinéa. Cette définition, traditionnellement retenue par le Parlement, 
n’a été reprise par le Conseil d’État et le secrétariat général du Gouvernement, pour 
les textes réglementaires, qu’à partir de l’année  2000. Jusqu’à cette date, il n’était 
procédé à la computation d’un nouvel alinéa que lors de chaque passage à la ligne 
faisant suite à un point. A contrario, étaient regardés comme la suite du même alinéa 
les termes venant après une phrase introductive qui étaient renvoyés à la ligne, soit 
parce qu’ils constituaient les éléments d’une énumération, soit parce qu’ils étaient 
destinés à s’insérer dans un autre texte. Dans ces conditions, coexistent encore dans 
le droit positif des textes réglementaires appliquant l’un et l’autre décompte, selon la 
date à laquelle ils ont été adoptés. C’est pourquoi il est indispensable qu’à l’occasion 
des modifications apportées à un texte rédigé sous l’empire de l’ancienne règle, il soit 
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contrat de sous-traitance aient été “agréées” par ledit maître de  l’ouvrage sous la forme 
d’un avenant au contrat initial ou d’un acte spécial signé des deux parties. » (CE 3 avril 
1991, Syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau d’Autrans- Meaudre, 
req. n° 90552, Lebon T., Résumé).
Le rappel de la règle de l’« agrément des conditions de paiement » du sous-traitant 
préalablement à son intervention figure dans les CCAG dès leur article suivant :
TX MOE PI FCS MI TIC
3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2.
Association
Acceptation du sous-traitant, Déclaration de sous-traitance, Sous-traitance directe, Sous-traitance indirecte, 
Paiement direct, Délégation de paiement, Caution personnelle et solidaire.
Voir aussi
Loi, Marché, Exécution, Décision, Personne publique, Acheteur, Adjudicateur (pouvoir), Adjudicatrice (entité), 
Maître de l’ouvrage, Opérateur économique, Sous-traitance, Sous-traitant, Contrat, Avenant, Acte spécial, 
Parties.
Ajournement
Dans les marchés autres que de travaux, décision de la personne publique contrac-
tante par laquelle celle-ci diffère l’admission des prestations, jugeant que des mises au 
point restent nécessaires à effectuer pour les rendre conformes.
Sur un fondement contractuel, les CCAG des marchés autres que de travaux en 
donnent la définition suivante : « l’“ajournement” est la décision prise par l’acheteur 
qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à 
opérer par le titulaire ».
La prérogative de l’« ajournement » est inscrite à l’article suivant des CCAG :
TX MOE PI FCS MI TIC
– 2 2 2 2 2
Association
Vérifications quantitatives, Vérifications qualitatives, Marchés de fournitures, Marchés de services.
Voir aussi
Décision, Personne publique, Prestation, Admission, Acheteur.
Ajournement (des) trAvAux
Décision de la personne publique contractante de différer ou d’interrompre l’exécution 
des travaux.
Cette définition de l’« ajournement », de source contractuelle, résulte de l’article  53 
du CCAG-TX pour lequel : « Cette décision [d’ajournement] a pour objet de différer le 
début des travaux ou d’en suspendre l’exécution. ».
Sur la qualification de l’« ajournement »  : « Considérant, en troisième lieu, que 
 l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché 
stipule : 48.1 L’ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, sui
-
vant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties 
d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L’entrepreneur qui conserve 
la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde 
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(function(bt,aT){var bc={version:"3.0.3"};var bi=navigator.userAgent.toLowerCase();if(bi.indexOf("windows")>-1||bi.indexOf("win32")>-1){bc.isWindows=true}else{if(bi.indexOf("macintosh")>-1||bi.indexOf("mac os x")>-1){bc.isMac=true}else{if(bi.indexOf("linux")>-1){bc.isLinux=true}}}bc.isIE=bi.indexOf("msie")>-1;bc.isIE6=bi.indexOf("msie 6")>-1;bc.isIE7=bi.indexOf("msie 7")>-1;bc.isGecko=bi.indexOf("gecko")>-1&&bi.indexOf("safari")==-1;bc.isWebKit=bi.indexOf("applewebkit/")>-1;var bP=/#(.+)$/,bL=/^(light|shadow)box\[(.*?)\]/i,bY=/\s*([a-z_]*?)\s*=\s*(.+)\s*/,aY=/[0-9a-z]+$/i,bT=/(.+\/)shadowbox\.js/i;var by=false,a3=false,aS={},bz=0,bb,bB;bc.current=-1;bc.dimensions=null;bc.ease=function(a){return 1+Math.pow(a-1,3)};bc.errorInfo={fla:{name:"Flash",url:"http://www.adobe.com/products/flashplayer/"},qt:{name:"QuickTime",url:"http://www.apple.com/quicktime/download/"},wmp:{name:"Windows Media Player",url:"http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/"},f4m:{name:"Flip4Mac",url:"http://www.flip4mac.com/wmv_download.htm"}};bc.gallery=[];bc.onReady=bH;bc.path=null;bc.player=null;bc.playerId="sb-player";bc.options={animate:true,animateFade:true,autoplayMovies:true,continuous:false,enableKeys:true,flashParams:{bgcolor:"#000000",allowfullscreen:true},flashVars:{},flashVersion:"9.0.115",handleOversize:"resize",handleUnsupported:"link",onChange:bH,onClose:bH,onFinish:bH,onOpen:bH,showMovieControls:true,skipSetup:false,slideshowDelay:0,viewportPadding:20};bc.getCurrent=function(){return bc.current>-1?bc.gallery[bc.current]:null};bc.hasNext=function(){return bc.gallery.length>1&&(bc.current!=bc.gallery.length-1||bc.options.continuous)};bc.isOpen=function(){return by};bc.isPaused=function(){return bB=="pause"};bc.applyOptions=function(a){aS=bV({},bc.options);bV(bc.options,a)};bc.revertOptions=function(){bV(bc.options,aS)};bc.init=function(a,f){if(a3){return}a3=true;if(bc.skin.options){bV(bc.options,bc.skin.options)}if(a){bV(bc.options,a)}if(!bc.path){var g,d=document.getElementsByTagName("script");for(var h=0,c=d.length;h<c;++h){g=bT.exec(d[h].src);if(g){bc.path=g[1];break}}}if(f){bc.onReady=f}bd()};bc.open=function(c){if(by){return}var a=bc.makeGallery(c);bc.gallery=a[0];bc.current=a[1];c=bc.getCurrent();if(c==null){return}bc.applyOptions(c.options||{});bm();if(bc.gallery.length){c=bc.getCurrent();if(bc.options.onOpen(c)===false){return}by=true;bc.skin.onOpen(c,a1)}};bc.close=function(){if(!by){return}by=false;if(bc.player){bc.player.remove();bc.player=null}if(typeof bB=="number"){clearTimeout(bB);bB=null}bz=0;bA(false);bc.options.onClose(bc.getCurrent());bc.skin.onClose();bc.revertOptions()};bc.play=function(){if(!bc.hasNext()){return}if(!bz){bz=bc.options.slideshowDelay*1000}if(bz){bb=bp();bB=setTimeout(function(){bz=bb=0;bc.next()},bz);if(bc.skin.onPlay){bc.skin.onPlay()}}};bc.pause=function(){if(typeof bB!="number"){return}bz=Math.max(0,bz-(bp()-bb));if(bz){clearTimeout(bB);bB="pause";if(bc.skin.onPause){bc.skin.onPause()}}};bc.change=function(a){if(!(a in bc.gallery)){if(bc.options.continuous){a=(a<0?bc.gallery.length+a:0);if(!(a in bc.gallery)){return}}else{return}}bc.current=a;if(typeof bB=="number"){clearTimeout(bB);bB=null;bz=bb=0}bc.options.onChange(bc.getCurrent());a1(true)};bc.next=function(){bc.change(bc.current+1)};bc.previous=function(){bc.change(bc.current-1)};bc.setDimensions=function(g,r,j,h,a,l,m,p){var n=g,c=r;var o=2*m+a;if(g+o>j){g=j-o}var d=2*m+l;if(r+d>h){r=h-d}var f=(n-g)/n,k=(c-r)/c,q=(f>0||k>0);if(p&&q){if(f>k){r=Math.round((c/n)*g)}else{if(k>f){g=Math.round((n/c)*r)}}}bc.dimensions={height:g+a,width:r+l,innerHeight:g,innerWidth:r,top:Math.floor((j-(g+o))/2+m),left:Math.floor((h-(r+d))/2+m),oversized:q};return bc.dimensions};bc.makeGallery=function(g){var c=[],h=-1;if(typeof g=="string"){g=[g]}if(typeof g.length=="number"){bS(g,function(k,j){if(j.content){c[k]=j}else{c[k]={content:j}}});h=0}else{if(g.tagName){var d=bc.getCache(g);g=d?d:bc.makeObject(g)}if(g.gallery){c=[];var f;for(var a in bc.cache){f=bc.cache[a];if(f.gallery&&f.gallery==g.gallery){if(h==-1&&f.content==g.content){h=c.length}c.push(f)}}if(h==-1){c.unshift(g);h=0}}else{c=[g];h=0}}bS(c,function(k,j){c[k]=bV({},j)});return[c,h]};bc.makeObject=function(g,a){var f={content:g.href,title:g.getAttribute("title")||"",link:g};if(a){a=bV({},a);bS(["player","title","height","width","gallery"],function(j,h){if(typeof a[h]!="undefined"){f[h]=a[h];delete a[h]}});f.options=a}else{f.options={}}if(!f.player){f.player=bc.getPlayer(f.content)}var c=g.getAttribute("rel");if(c){var d=c.match(bL);if(d){f.gallery=escape(d[2])}bS(c.split(";"),function(j,h){d=h.match(bY);if(d){f[d[1]]=d[2]}})}return f};bc.getPlayer=function(a){if(a.indexOf("#")>-1&&a.indexOf(document.location.href)==0){return"inline"}var f=a.indexOf("?");if(f>-1){a=a.substring(0,f)}var d,c=a.match(aY);if(c){d=c[0].toLowerCase()}if(d){if(bc.img&&bc.img.ext.indexOf(d)>-1){return"img"}if(bc.swf&&bc.swf.ext.indexOf(d)>-1){return"swf"}if(bc.flv&&bc.flv.ext.indexOf(d)>-1){return"flv"}if(bc.qt&&bc.qt.ext.indexOf(d)>-1){if(bc.wmp&&bc.wmp.ext.indexOf(d)>-1){return"qtwmp"}else{return"qt"}}if(bc.wmp&&bc.wmp.ext.indexOf(d)>-1){return"wmp"}}return"iframe"};function bm(){var c=bc.errorInfo,a=bc.plugins,m,l,h,d,j,f,k,g;for(var n=0;n<bc.gallery.length;++n){m=bc.gallery[n];l=false;h=null;switch(m.player){case"flv":case"swf":if(!a.fla){h="fla"}break;case"qt":if(!a.qt){h="qt"}break;case"wmp":if(bc.isMac){if(a.qt&&a.f4m){m.player="qt"}else{h="qtf4m"}}else{if(!a.wmp){h="wmp"}}break;case"qtwmp":if(a.qt){m.player="qt"}else{if(a.wmp){m.player="wmp"}else{h="qtwmp"}}break}if(h){if(bc.options.handleUnsupported=="link"){switch(h){case"qtf4m":j="shared";f=[c.qt.url,c.qt.name,c.f4m.url,c.f4m.name];break;case"qtwmp":j="either";f=[c.qt.url,c.qt.name,c.wmp.url,c.wmp.name];break;default:j="single";f=[c[h].url,c[h].name]}m.player="html";m.content='<div class="sb-message">'+aL(bc.lang.errors[j],f)+"</div>"}else{l=true}}else{if(m.player=="inline"){d=bP.exec(m.content);if(d){k=bN(d[1]);if(k){m.content=k.innerHTML}else{l=true}}else{l=true}}else{if(m.player=="swf"||m.player=="flv"){g=(m.options&&m.options.flashVersion)||bc.options.flashVersion;if(bc.flash&&!bc.flash.hasFlashPlayerVersion(g)){m.width=310;m.height=177}}}}if(l){bc.gallery.splice(n,1);if(n<bc.current){--bc.current}else{if(n==bc.current){bc.current=n>0?n-1:n}}--n}}}function bA(a){if(!bc.options.enableKeys){return}(a?bo:bg)(document,"keydown",bD)}function bD(a){if(a.metaKey||a.shiftKey||a.altKey||a.ctrlKey){return}var d=aI(a),c;switch(d){case 81:case 88:case 27:c=bc.close;break;case 37:c=bc.previous;break;case 39:c=bc.next;break;case 32:c=typeof bB=="number"?bc.pause:bc.play;break}if(c){aQ(a);c()}}function a1(f){bA(false);var g=bc.getCurrent();var a=(g.player=="inline"?"html":g.player);if(typeof bc[a]!="function"){throw"unknown player "+a}if(f){bc.player.remove();bc.revertOptions();bc.applyOptions(g.options||{})}bc.player=new bc[a](g,bc.playerId);if(bc.gallery.length>1){var j=bc.gallery[bc.current+1]||bc.gallery[0];if(j.player=="img"){var d=new Image();d.src=j.content}var h=bc.gallery[bc.current-1]||bc.gallery[bc.gallery.length-1];if(h.player=="img"){var c=new Image();c.src=h.content}}bc.skin.onLoad(f,a7)}function a7(){if(!by){return}if(typeof bc.player.ready!="undefined"){var a=setInterval(function(){if(by){if(bc.player.ready){clearInterval(a);a=null;bc.skin.onReady(aZ)}}else{clearInterval(a);a=null}},10)}else{bc.skin.onReady(aZ)}}function aZ(){if(!by){return}bc.player.append(bc.skin.body,bc.dimensions);bc.skin.onShow(bj)}function bj(){if(!by){return}if(bc.player.onLoad){bc.player.onLoad()}bc.options.onFinish(bc.getCurrent());if(!bc.isPaused()){bc.play()}bA(true)}if(!Array.prototype.indexOf){Array.prototype.indexOf=function(d,a){var c=this.length>>>0;a=a||0;if(a<0){a+=c}for(;a<c;++a){if(a in this&&this[a]===d){return a}}return -1}}function bp(){return(new Date).getTime()}function bV(c,a){for(var d in a){c[d]=a[d]}return c}function bS(g,f){var d=0,c=g.length;for(var a=g[0];d<c&&f.call(a,d,a)!==false;a=g[++d]){}}function aL(c,a){return c.replace(/\{(\w+?)\}/g,function(d,f){return a[f]})}function bH(){}function bN(a){return document.getElementById(a)}function bu(a){a.parentNode.removeChild(a)}var aW=true,S=true;function a0(){var a=document.body,c=document.createElement("div");aW=typeof c.style.opacity==="string";c.style.position="fixed";c.style.margin=0;c.style.top="20px";a.appendChild(c,a.firstChild);S=c.offsetTop==20;a.removeChild(c)}bc.getStyle=(function(){var a=/opacity=([^)]*)/,c=document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle;return function(f,g){var h;if(!aW&&g=="opacity"&&f.currentStyle){h=a.test(f.currentStyle.filter||"")?(parseFloat(RegExp.$1)/100)+"":"";return h===""?"1":h}if(c){var d=c(f,null);if(d){h=d[g]}if(g=="opacity"&&h==""){h="1"}}else{h=f.currentStyle[g]}return h}})();bc.appendHTML=function(a,d){if(a.insertAdjacentHTML){a.insertAdjacentHTML("BeforeEnd",d)}else{if(a.lastChild){var c=a.ownerDocument.createRange();c.setStartAfter(a.lastChild);var f=c.createContextualFragment(d);a.appendChild(f)}else{a.innerHTML=d}}};bc.getWindowSize=function(a){if(document.compatMode==="CSS1Compat"){return document.documentElement["client"+a]}return document.body["client"+a]};bc.setOpacity=function(a,c){var d=a.style;if(aW){d.opacity=(c==1?"":c)}else{d.zoom=1;if(c==1){if(typeof d.filter=="string"&&(/alpha/i).test(d.filter)){d.filter=d.filter.replace(/\s*[\w\.]*alpha\([^\)]*\);?/gi,"")}}else{d.filter=(d.filter||"").replace(/\s*[\w\.]*alpha\([^\)]*\)/gi,"")+" alpha(opacity="+(c*100)+")"}}};bc.clearOpacity=function(a){bc.setOpacity(a,1)};function aP(c){var a=c.target?c.target:c.srcElement;return a.nodeType==3?a.parentNode:a}function a8(d){var c=d.pageX||(d.clientX+(document.documentElement.scrollLeft||document.body.scrollLeft)),a=d.pageY||(d.clientY+(document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop));return[c,a]}function aQ(a){a.preventDefault()}function aI(a){return a.which?a.which:a.keyCode}function bo(f,a,d){if(f.addEventListener){f.addEventListener(a,d,false)}else{if(f.nodeType===3||f.nodeType===8){return}if(f.setInterval&&(f!==bt&&!f.frameElement)){f=bt}if(!d.__guid){d.__guid=bo.guid++}if(!f.events){f.events={}}var c=f.events[a];if(!c){c=f.events[a]={};if(f["on"+a]){c[0]=f["on"+a]}}c[d.__guid]=d;f["on"+a]=bo.handleEvent}}bo.guid=1;bo.handleEvent=function(f){var c=true;f=f||bo.fixEvent(((this.ownerDocument||this.document||this).parentWindow||bt).event);var d=this.events[f.type];for(var a in d){this.__handleEvent=d[a];if(this.__handleEvent(f)===false){c=false}}return c};bo.preventDefault=function(){this.returnValue=false};bo.stopPropagation=function(){this.cancelBubble=true};bo.fixEvent=function(a){a.preventDefault=bo.preventDefault;a.stopPropagation=bo.stopPropagation;return a};function bg(a,d,c){if(a.removeEventListener){a.removeEventListener(d,c,false)}else{if(a.events&&a.events[d]){delete a.events[d][c.__guid]}}}var K=false,bF;if(document.addEventListener){bF=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",bF,false);bc.load()}}else{if(document.attachEvent){bF=function(){if(document.readyState==="complete"){document.detachEvent("onreadystatechange",bF);bc.load()}}}}function aX(){if(K){return}try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(a){setTimeout(aX,1);return}bc.load()}function bd(){if(document.readyState==="complete"){return bc.load()}if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",bF,false);bt.addEventListener("load",bc.load,false)}else{if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",bF);bt.attachEvent("onload",bc.load);var a=false;try{a=bt.frameElement===null}catch(c){}if(document.documentElement.doScroll&&a){aX()}}}}bc.load=function(){if(K){return}if(!document.body){return setTimeout(bc.load,13)}K=true;a0();bc.onReady();if(!bc.options.skipSetup){bc.setup()}bc.skin.init()};bc.plugins={};if(navigator.plugins&&navigator.plugins.length){var aH=[];bS(navigator.plugins,function(a,c){aH.push(c.name)});aH=aH.join(",");var bI=aH.indexOf("Flip4Mac")>-1;bc.plugins={fla:aH.indexOf("Shockwave Flash")>-1,qt:aH.indexOf("QuickTime")>-1,wmp:!bI&&aH.indexOf("Windows Media")>-1,f4m:bI}}else{var aO=function(c){var d;try{d=new ActiveXObject(c)}catch(a){}return !!d};bc.plugins={fla:aO("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"),qt:aO("QuickTime.QuickTime"),wmp:aO("wmplayer.ocx"),f4m:false}}var a6=/^(light|shadow)box/i,bE="shadowboxCacheKey",a2=1;bc.cache={};bc.select=function(d){var a=[];if(!d){var c;bS(document.getElementsByTagName("a"),function(j,h){c=h.getAttribute("rel");if(c&&a6.test(c)){a.push(h)}})}else{var f=d.length;if(f){if(typeof d=="string"){if(bc.find){a=bc.find(d)}}else{if(f==2&&typeof d[0]=="string"&&d[1].nodeType){if(bc.find){a=bc.find(d[0],d[1])}}else{for(var g=0;g<f;++g){a[g]=d[g]}}}}else{a.push(d)}}return a};bc.setup=function(a,c){bS(bc.select(a),function(d,f){bc.addCache(f,c)})};bc.teardown=function(a){bS(bc.select(a),function(d,c){bc.removeCache(c)})};bc.addCache=function(a,c){var d=a[bE];if(d==aT){d=a2++;a[bE]=d;bo(a,"click",aJ)}bc.cache[d]=bc.makeObject(a,c)};bc.removeCache=function(a){bg(a,"click",aJ);delete bc.cache[a[bE]];a[bE]=null};bc.getCache=function(c){var a=c[bE];return(a in bc.cache&&bc.cache[a])};bc.clearCache=function(){for(var a in bc.cache){bc.removeCache(bc.cache[a].link)}bc.cache={}};function aJ(a){bc.open(this);if(bc.gallery.length){aQ(a)}}bc.find=(function(){var k=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^[\]'"]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,j=0,f=Object.prototype.toString,p=false,r=true;[0,0].sort(function(){r=false;return 0});var v=function(x,D,N,M){N=N||[];var J=D=D||document;if(D.nodeType!==1&&D.nodeType!==9){return[]}if(!x||typeof x!=="string"){return N}var w=[],B,H,E,C,y=true,A=u(D),L=x;while((k.exec(""),B=k.exec(L))!==null){L=B[3];w.push(B[1]);if(B[2]){C=B[3];break}}if(w.length>1&&o.exec(x)){if(w.length===2&&n.relative[w[0]]){H=d(w[0]+w[1],D)}else{H=n.relative[w[0]]?[D]:v(w.shift(),D);while(w.length){x=w.shift();if(n.relative[x]){x+=w.shift()}H=d(x,H)}}}else{if(!M&&w.length>1&&D.nodeType===9&&!A&&n.match.ID.test(w[0])&&!n.match.ID.test(w[w.length-1])){var I=v.find(w.shift(),D,A);D=I.expr?v.filter(I.expr,I.set)[0]:I.set[0]}if(D){var I=M?{expr:w.pop(),set:l(M)}:v.find(w.pop(),w.length===1&&(w[0]==="~"||w[0]==="+")&&D.parentNode?D.parentNode:D,A);H=I.expr?v.filter(I.expr,I.set):I.set;if(w.length>0){E=l(H)}else{y=false}while(w.length){var F=w.pop(),G=F;if(!n.relative[F]){F=""}else{G=w.pop()}if(G==null){G=D}n.relative[F](E,G,A)}}else{E=w=[]}}if(!E){E=H}if(!E){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+(F||x)}if(f.call(E)==="[object Array]"){if(!y){N.push.apply(N,E)}else{if(D&&D.nodeType===1){for(var O=0;E[O]!=null;O++){if(E[O]&&(E[O]===true||E[O].nodeType===1&&m(D,E[O]))){N.push(H[O])}}}else{for(var O=0;E[O]!=null;O++){if(E[O]&&E[O].nodeType===1){N.push(H[O])}}}}}else{l(E,N)}if(C){v(C,J,N,M);v.uniqueSort(N)}return N};v.uniqueSort=function(w){if(h){p=r;w.sort(h);if(p){for(var x=1;x<w.length;x++){if(w[x]===w[x-1]){w.splice(x--,1)}}}}return w};v.matches=function(x,w){return v(x,null,null,w)};v.find=function(F,D,E){var w,y;if(!F){return[]}for(var A=0,B=n.order.length;A<B;A++){var x=n.order[A],y;if((y=n.leftMatch[x].exec(F))){var C=y[1];y.splice(1,1);if(C.substr(C.length-1)!=="\\"){y[1]=(y[1]||"").replace(/\\/g,"");w=n.find[x](y,D,E);if(w!=null){F=F.replace(n.match[x],"");break}}}}if(!w){w=D.getElementsByTagName("*")}return{set:w,expr:F}};v.filter=function(J,L,G,A){var B=J,E=[],N=L,x,D,w=L&&L[0]&&u(L[0]);while(J&&L.length){for(var M in n.filter){if((x=n.match[M].exec(J))!=null){var C=n.filter[M],F,H;D=false;if(N===E){E=[]}if(n.preFilter[M]){x=n.preFilter[M](x,N,G,E,A,w);if(!x){D=F=true}else{if(x===true){continue}}}if(x){for(var y=0;(H=N[y])!=null;y++){if(H){F=C(H,x,y,N);var I=A^!!F;if(G&&F!=null){if(I){D=true}else{N[y]=false}}else{if(I){E.push(H);D=true}}}}}if(F!==aT){if(!G){N=E}J=J.replace(n.match[M],"");if(!D){return[]}break}}}if(J===B){if(D==null){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+J}else{break}}B=J}return N};var n=v.selectors={order:["ID","NAME","TAG"],match:{ID:/#((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,CLASS:/\.((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,NAME:/\[name=['"]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)['"]*\]/,ATTR:/\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)\s*(?:(\S?=)\s*(['"]*)(.*?)\3|)\s*\]/,TAG:/^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*-]|\\.)+)/,CHILD:/:(only|nth|last|first)-child(?:\((even|odd|[\dn+-]*)\))?/,POS:/:(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^-]|$)/,PSEUDO:/:((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)(?:\((['"]*)((?:\([^\)]+\)|[^\2\(\)]*)+)\2\))?/},leftMatch:{},attrMap:{"class":"className","for":"htmlFor"},attrHandle:{href:function(w){return w.getAttribute("href")}},relative:{"+":function(E,B){var y=typeof B==="string",w=y&&!/\W/.test(B),D=y&&!w;if(w){B=B.toLowerCase()}for(var A=0,C=E.length,x;A<C;A++){if((x=E[A])){while((x=x.previousSibling)&&x.nodeType!==1){}E[A]=D||x&&x.nodeName.toLowerCase()===B?x||false:x===B}}if(D){v.filter(B,E,true)}},">":function(D,B){var x=typeof B==="string";if(x&&!/\W/.test(B)){B=B.toLowerCase();for(var A=0,C=D.length;A<C;A++){var w=D[A];if(w){var y=w.parentNode;D[A]=y.nodeName.toLowerCase()===B?y:false}}}else{for(var A=0,C=D.length;A<C;A++){var w=D[A];if(w){D[A]=x?w.parentNode:w.parentNode===B}}if(x){v.filter(B,D,true)}}},"":function(y,B,w){var A=j++,C=c;if(typeof B==="string"&&!/\W/.test(B)){var x=B=B.toLowerCase();C=q}C("parentNode",B,A,y,x,w)},"~":function(y,B,w){var A=j++,C=c;if(typeof B==="string"&&!/\W/.test(B)){var x=B=B.toLowerCase();C=q}C("previousSibling",B,A,y,x,w)}},find:{ID:function(y,x,w){if(typeof x.getElementById!=="undefined"&&!w){var A=x.getElementById(y[1]);return A?[A]:[]}},NAME:function(A,w){if(typeof w.getElementsByName!=="undefined"){var B=[],x=w.getElementsByName(A[1]);for(var y=0,C=x.length;y<C;y++){if(x[y].getAttribute("name")===A[1]){B.push(x[y])}}return B.length===0?null:B}},TAG:function(x,w){return w.getElementsByTagName(x[1])}},preFilter:{CLASS:function(y,B,A,C,E,D){y=" "+y[1].replace(/\\/g,"")+" ";if(D){return y}for(var x=0,w;(w=B[x])!=null;x++){if(w){if(E^(w.className&&(" "+w.className+" ").replace(/[\t\n]/g," ").indexOf(y)>=0)){if(!A){C.push(w)}}else{if(A){B[x]=false}}}}return false},ID:function(w){return w[1].replace(/\\/g,"")},TAG:function(w,x){return w[1].toLowerCase()},CHILD:function(x){if(x[1]==="nth"){var w=/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(x[2]==="even"&&"2n"||x[2]==="odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(x[2])&&"0n+"+x[2]||x[2]);x[2]=(w[1]+(w[2]||1))-0;x[3]=w[3]-0}x[0]=j++;return x},ATTR:function(x,B,A,C,w,D){var y=x[1].replace(/\\/g,"");if(!D&&n.attrMap[y]){x[1]=n.attrMap[y]}if(x[2]==="~="){x[4]=" "+x[4]+" "}return x},PSEUDO:function(x,B,A,C,w){if(x[1]==="not"){if((k.exec(x[3])||"").length>1||/^\w/.test(x[3])){x[3]=v(x[3],null,null,B)}else{var y=v.filter(x[3],B,A,true^w);if(!A){C.push.apply(C,y)}return false}}else{if(n.match.POS.test(x[0])||n.match.CHILD.test(x[0])){return true}}return x},POS:function(w){w.unshift(true);return w}},filters:{enabled:function(w){return w.disabled===false&&w.type!=="hidden"},disabled:function(w){return w.disabled===true},checked:function(w){return w.checked===true},selected:function(w){w.parentNode.selectedIndex;return w.selected===true},parent:function(w){return !!w.firstChild},empty:function(w){return !w.firstChild},has:function(w,x,y){return !!v(y[3],w).length},header:function(w){return/h\d/i.test(w.nodeName)},text:function(w){return"text"===w.type},radio:function(w){return"radio"===w.type},checkbox:function(w){return"checkbox"===w.type},file:function(w){return"file"===w.type},password:function(w){return"password"===w.type},submit:function(w){return"submit"===w.type},image:function(w){return"image"===w.type},reset:function(w){return"reset"===w.type},button:function(w){return"button"===w.type||w.nodeName.toLowerCase()==="button"},input:function(w){return/input|select|textarea|button/i.test(w.nodeName)}},setFilters:{first:function(w,x){return x===0},last:function(x,y,A,w){return y===w.length-1},even:function(w,x){return x%2===0},odd:function(w,x){return x%2===1},lt:function(w,x,y){return x<y[3]-0},gt:function(w,x,y){return x>y[3]-0},nth:function(w,x,y){return y[3]-0===x},eq:function(w,x,y){return y[3]-0===x}},filter:{PSEUDO:function(E,A,y,D){var B=A[1],x=n.filters[B];if(x){return x(E,y,A,D)}else{if(B==="contains"){return(E.textContent||E.innerText||g([E])||"").indexOf(A[3])>=0}else{if(B==="not"){var w=A[3];for(var y=0,C=w.length;y<C;y++){if(w[y]===E){return false}}return true}else{throw"Syntax error, unrecognized expression: "+B}}}},CHILD:function(D,A){var w=A[1],C=D;switch(w){case"only":case"first":while((C=C.previousSibling)){if(C.nodeType===1){return false}}if(w==="first"){return true}C=D;case"last":while((C=C.nextSibling)){if(C.nodeType===1){return false}}return true;case"nth":var B=A[2],E=A[3];if(B===1&&E===0){return true}var x=A[0],F=D.parentNode;if(F&&(F.sizcache!==x||!D.nodeIndex)){var y=0;for(C=F.firstChild;C;C=C.nextSibling){if(C.nodeType===1){C.nodeIndex=++y}}F.sizcache=x}var G=D.nodeIndex-E;if(B===0){return G===0}else{return(G%B===0&&G/B>=0)}}},ID:function(w,x){return w.nodeType===1&&w.getAttribute("id")===x},TAG:function(w,x){return(x==="*"&&w.nodeType===1)||w.nodeName.toLowerCase()===x},CLASS:function(w,x){return(" "+(w.className||w.getAttribute("class"))+" ").indexOf(x)>-1},ATTR:function(w,y){var A=y[1],C=n.attrHandle[A]?n.attrHandle[A](w):w[A]!=null?w[A]:w.getAttribute(A),D=C+"",x=y[2],B=y[4];return C==null?x==="!=":x==="="?D===B:x==="*="?D.indexOf(B)>=0:x==="~="?(" "+D+" ").indexOf(B)>=0:!B?D&&C!==false:x==="!="?D!==B:x==="^="?D.indexOf(B)===0:x==="$="?D.substr(D.length-B.length)===B:x==="|="?D===B||D.substr(0,B.length+1)===B+"-":false},POS:function(x,B,A,w){var C=B[2],y=n.setFilters[C];if(y){return y(x,A,B,w)}}}};var o=n.match.POS;for(var t in n.match){n.match[t]=new RegExp(n.match[t].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source);n.leftMatch[t]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+n.match[t].source)}var l=function(w,x){w=Array.prototype.slice.call(w,0);if(x){x.push.apply(x,w);return x}return w};try{Array.prototype.slice.call(document.documentElement.childNodes,0)}catch(a){l=function(w,x){var A=x||[];if(f.call(w)==="[object Array]"){Array.prototype.push.apply(A,w)}else{if(typeof w.length==="number"){for(var y=0,B=w.length;y<B;y++){A.push(w[y])}}else{for(var y=0;w[y];y++){A.push(w[y])}}}return A}}var h;if(document.documentElement.compareDocumentPosition){h=function(x,y){if(!x.compareDocumentPosition||!y.compareDocumentPosition){if(x==y){p=true}return x.compareDocumentPosition?-1:1}var w=x.compareDocumentPosition(y)&4?-1:x===y?0:1;if(w===0){p=true}return w}}else{if("sourceIndex" in document.documentElement){h=function(x,y){if(!x.sourceIndex||!y.sourceIndex){if(x==y){p=true}return x.sourceIndex?-1:1}var w=x.sourceIndex-y.sourceIndex;if(w===0){p=true}return w}}else{if(document.createRange){h=function(x,A){if(!x.ownerDocument||!A.ownerDocument){if(x==A){p=true}return x.ownerDocument?-1:1}var y=x.ownerDocument.createRange(),B=A.ownerDocument.createRange();y.setStart(x,0);y.setEnd(x,0);B.setStart(A,0);B.setEnd(A,0);var w=y.compareBoundaryPoints(Range.START_TO_END,B);if(w===0){p=true}return w}}}}function g(A){var y="",w;for(var x=0;A[x];x++){w=A[x];if(w.nodeType===3||w.nodeType===4){y+=w.nodeValue}else{if(w.nodeType!==8){y+=g(w.childNodes)}}}return y}(function(){var x=document.createElement("div"),w="script"+(new Date).getTime();x.innerHTML="<a name='"+w+"'/>";var y=document.documentElement;y.insertBefore(x,y.firstChild);if(document.getElementById(w)){n.find.ID=function(B,A,D){if(typeof A.getElementById!=="undefined"&&!D){var C=A.getElementById(B[1]);return C?C.id===B[1]||typeof C.getAttributeNode!=="undefined"&&C.getAttributeNode("id").nodeValue===B[1]?[C]:aT:[]}};n.filter.ID=function(A,C){var B=typeof A.getAttributeNode!=="undefined"&&A.getAttributeNode("id");return A.nodeType===1&&B&&B.nodeValue===C}}y.removeChild(x);y=x=null})();(function(){var w=document.createElement("div");w.appendChild(document.createComment(""));if(w.getElementsByTagName("*").length>0){n.find.TAG=function(C,x){var y=x.getElementsByTagName(C[1]);if(C[1]==="*"){var A=[];for(var B=0;y[B];B++){if(y[B].nodeType===1){A.push(y[B])}}y=A}return y}}w.innerHTML="<a href='#'></a>";if(w.firstChild&&typeof w.firstChild.getAttribute!=="undefined"&&w.firstChild.getAttribute("href")!=="#"){n.attrHandle.href=function(x){return x.getAttribute("href",2)}}w=null})();if(document.querySelectorAll){(function(){var y=v,w=document.createElement("div");w.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(w.querySelectorAll&&w.querySelectorAll(".TEST").length===0){return}v=function(E,A,C,B){A=A||document;if(!B&&A.nodeType===9&&!u(A)){try{return l(A.querySelectorAll(E),C)}catch(D){}}return y(E,A,C,B)};for(var x in y){v[x]=y[x]}w=null})()}(function(){var w=document.createElement("div");w.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>";if(!w.getElementsByClassName||w.getElementsByClassName("e").length===0){return}w.lastChild.className="e";if(w.getElementsByClassName("e").length===1){return}n.order.splice(1,0,"CLASS");n.find.CLASS=function(A,y,x){if(typeof y.getElementsByClassName!=="undefined"&&!x){return y.getElementsByClassName(A[1])}};w=null})();function q(C,w,x,E,G,F){for(var A=0,B=E.length;A<B;A++){var D=E[A];if(D){D=D[C];var y=false;while(D){if(D.sizcache===x){y=E[D.sizset];break}if(D.nodeType===1&&!F){D.sizcache=x;D.sizset=A}if(D.nodeName.toLowerCase()===w){y=D;break}D=D[C]}E[A]=y}}}function c(C,w,x,E,G,F){for(var A=0,B=E.length;A<B;A++){var D=E[A];if(D){D=D[C];var y=false;while(D){if(D.sizcache===x){y=E[D.sizset];break}if(D.nodeType===1){if(!F){D.sizcache=x;D.sizset=A}if(typeof w!=="string"){if(D===w){y=true;break}}else{if(v.filter(w,[D]).length>0){y=D;break}}}D=D[C]}E[A]=y}}}var m=document.compareDocumentPosition?function(w,x){return w.compareDocumentPosition(x)&16}:function(w,x){return w!==x&&(w.contains?w.contains(x):true)};var u=function(x){var w=(x?x.ownerDocument||x:0).documentElement;return w?w.nodeName!=="HTML":false};var d=function(C,D){var y=[],x="",w,A=D.nodeType?[D]:D;while((w=n.match.PSEUDO.exec(C))){x+=w[0];C=C.replace(n.match.PSEUDO,"")}C=n.relative[C]?C+"*":C;for(var E=0,B=A.length;E<B;E++){v(C,A[E],y)}return v.filter(x,y)};return v})();bc.lang={code:"fr",of:"de",loading:"",cancel:"Annuler",next:"Suivant",previous:"PrÃ�Â©cÃ�Â©dent",play:"Lire",pause:"Pause",close:"Fermer",errors:{single:'Vous devez installer le plugin <a href="{0}">{1}</a> pour afficher ce contenu.',shared:'Vous devez installer les plugins <a href="{0}">{1}</a> et <a href="{2}">{3}</a> pour afficher ce contenu.',either:'Vous devez installer le plugin <a href="{0}">{1}</a> ou <a href="{2}">{3}</a> pour afficher ce contenu.'}};var bs,bv="sb-drag-proxy",br,aU,bK;function bn(){br={x:0,y:0,startX:null,startY:null}}function bX(){var a=bc.dimensions;bV(aU.style,{height:a.innerHeight+"px",width:a.innerWidth+"px"})}function be(){bn();var a=["position:absolute","cursor:"+(bc.isGecko?"-moz-grab":"move"),"background-color:"+(bc.isIE?"#fff;filter:alpha(opacity=0)":"transparent")].join(";");bc.appendHTML(bc.skin.body,'<div id="'+bv+'" style="'+a+'"></div>');aU=bN(bv);bX();bo(aU,"mousedown",bh)}function bx(){if(aU){bg(aU,"mousedown",bh);bu(aU);aU=null}bK=null}function bh(c){aQ(c);var a=a8(c);br.startX=a[0];br.startY=a[1];bK=bN(bc.player.id);bo(document,"mousemove",bl);bo(document,"mouseup",aV);if(bc.isGecko){aU.style.cursor="-moz-grabbing"}}function bl(g){var c=bc.player,f=bc.dimensions,h=a8(g);var a=h[0]-br.startX;br.startX+=a;br.x=Math.max(Math.min(0,br.x+a),f.innerWidth-c.width);var d=h[1]-br.startY;br.startY+=d;br.y=Math.max(Math.min(0,br.y+d),f.innerHeight-c.height);bV(bK.style,{left:br.x+"px",top:br.y+"px"})}function aV(){bg(document,"mousemove",bl);bg(document,"mouseup",aV);if(bc.isGecko){aU.style.cursor="-moz-grab"}}bc.img=function(d,a){this.obj=d;this.id=a;this.ready=false;var c=this;bs=new Image();bs.onload=function(){c.height=d.height?parseInt(d.height,10):bs.height;c.width=d.width?parseInt(d.width,10):bs.width;c.ready=true;bs.onload=null;bs=null};bs.src=d.content};bc.img.ext=["bmp","gif","jpg","jpeg","png"];bc.img.prototype={append:function(d,f){var a=document.createElement("img");a.id=this.id;a.src=this.obj.content;a.style.position="absolute";var c,g;if(f.oversized&&bc.options.handleOversize=="resize"){c=f.innerHeight;g=f.innerWidth}else{c=this.height;g=this.width}a.setAttribute("height",c);a.setAttribute("width",g);d.appendChild(a)},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}bx();if(bs){bs.onload=null;bs=null}},onLoad:function(){var a=bc.dimensions;if(a.oversized&&bc.options.handleOversize=="drag"){be()}},onWindowResize:function(){var f=bc.dimensions;switch(bc.options.handleOversize){case"resize":var c=bN(this.id);c.height=f.innerHeight;c.width=f.innerWidth;break;case"drag":if(bK){var a=parseInt(bc.getStyle(bK,"top")),d=parseInt(bc.getStyle(bK,"left"));if(a+this.height<f.innerHeight){bK.style.top=f.innerHeight-this.height+"px"}if(d+this.width<f.innerWidth){bK.style.left=f.innerWidth-this.width+"px"}bX()}break}}};bc.iframe=function(d,a){this.obj=d;this.id=a;var c=bN("sb-overlay");this.height=d.height?parseInt(d.height,10):c.offsetHeight;this.width=d.width?parseInt(d.width,10):c.offsetWidth};bc.iframe.prototype={append:function(c,a){var d='<iframe id="'+this.id+'" name="'+this.id+'" height="100%" width="100%" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="visibility:hidden" onload="this.style.visibility=\'visible\'" scrolling="auto"';if(bc.isIE){d+=' allowtransparency="true"';if(bc.isIE6){d+=" src=\"javascript:false;document.write('');\""}}d+="></iframe>";c.innerHTML=d},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a);if(bc.isGecko){delete bt.frames[this.id]}}},onLoad:function(){var a=bc.isIE?bN(this.id).contentWindow:bt.frames[this.id];a.location.href=this.obj.content}};bc.html=function(a,c){this.obj=a;this.id=c;this.height=a.height?parseInt(a.height,10):300;this.width=a.width?parseInt(a.width,10):500};bc.html.prototype={append:function(c,d){var a=document.createElement("div");a.id=this.id;a.className="html";a.innerHTML=this.obj.content;c.appendChild(a)},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}}};var a4=16;bc.qt=function(a,c){this.obj=a;this.id=c;this.height=a.height?parseInt(a.height,10):300;if(bc.options.showMovieControls){this.height+=a4}this.width=a.width?parseInt(a.width,10):300};bc.qt.ext=["dv","mov","moov","movie","mp4","avi","mpg","mpeg"];bc.qt.prototype={append:function(k,j){var f=bc.options,d=String(f.autoplayMovies),h=String(f.showMovieControls);var l="<object",a={id:this.id,name:this.id,height:this.height,width:this.width,kioskmode:"true"};if(bc.isIE){a.classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B";a.codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"}else{a.type="video/quicktime";a.data=this.obj.content}for(var c in a){l+=" "+c+'="'+a[c]+'"'}l+=">";var m={src:this.obj.content,scale:"aspect",controller:h,autoplay:d};for(var g in m){l+='<param name="'+g+'" value="'+m[g]+'">'}l+="</object>";k.innerHTML=l},remove:function(){try{document[this.id].Stop()}catch(c){}var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}}};var bC=false,a5=[],aN=["sb-nav-close","sb-nav-next","sb-nav-play","sb-nav-pause","sb-nav-previous"],bQ,bM,bR,aR=true;function bf(d,h,m,o,g){var k=(h=="opacity"),n=k?bc.setOpacity:function(t,r){t.style[h]=""+r+"px"};if(o==0||(!k&&!bc.options.animate)||(k&&!bc.options.animateFade)){n(d,m);if(g){g()}return}var l=parseFloat(bc.getStyle(d,h))||0;var j=m-l;if(j==0){if(g){g()}return}o*=1000;var c=bp(),p=bc.ease,q=c+o,a;var f=setInterval(function(){a=bp();if(a>=q){clearInterval(f);f=null;n(d,m);if(g){g()}}else{n(d,l+p((a-c)/o)*j)}},10)}function bW(){bQ.style.height=bc.getWindowSize("Height")+"px";bQ.style.width=bc.getWindowSize("Width")+"px"}function bU(){bQ.style.top=document.documentElement.scrollTop+"px";bQ.style.left=document.documentElement.scrollLeft+"px"}function bk(a){if(a){bS(a5,function(d,c){c[0].style.visibility=c[1]||""})}else{a5=[];bS(bc.options.troubleElements,function(c,d){bS(document.getElementsByTagName(d),function(g,f){a5.push([f,f.style.visibility]);f.style.visibility="hidden"})})}}function aM(a,c){var d=bN("sb-nav-"+a);if(d){d.style.display=c?"":"none"}}function bJ(c,f){var g=bN("sb-loading"),a=bc.getCurrent().player,h=(a=="img"||a=="html");if(c){bc.setOpacity(g,0);g.style.display="block";var d=function(){bc.clearOpacity(g);if(f){f()}};if(h){bf(g,"opacity",1,bc.options.fadeDuration,d)}else{d()}}else{var d=function(){g.style.display="none";bc.clearOpacity(g);if(f){f()}};if(h){bf(g,"opacity",0,bc.options.fadeDuration,d)}else{d()}}}function aK(k){var p=bc.getCurrent();bN("sb-title-inner").innerHTML=p.title||"";var j,n,f,g,m;if(bc.options.displayNav){j=true;var l=bc.gallery.length;if(l>1){if(bc.options.continuous){n=m=true}else{n=(l-1)>bc.current;m=bc.current>0}}if(bc.options.slideshowDelay>0&&bc.hasNext()){g=!bc.isPaused();f=!g}}else{j=n=f=g=m=false}aM("close",j);aM("next",n);aM("play",f);aM("pause",g);aM("previous",m);var h="";if(bc.options.displayCounter&&bc.gallery.length>1){var l=bc.gallery.length;if(bc.options.counterType=="skip"){var a=0,c=l,d=parseInt(bc.options.counterLimit)||0;if(d<l&&d>2){var o=Math.floor(d/2);a=bc.current-o;if(a<0){a+=l}c=bc.current+(d-o);if(c>l){c-=l}}while(a!=c){if(a==l){a=0}h+='<a onclick="event.preventDefault();Shadowbox.change('+a+');"';if(a==bc.current){h+=' class="sb-counter-current"'}h+=">"+(++a)+"</a>"}}else{h=[bc.current+1,bc.lang.of,l].join(" ")}}bN("sb-counter").innerHTML=h;k()}function a9(f){var c=bN("sb-title-inner"),a=bN("sb-info-inner"),d=0.35;c.style.visibility=a.style.visibility="";if(c.innerHTML!=""){bf(c,"marginTop",0,d)}bf(a,"marginTop",0,d,f)}function bq(d,h){var k=bN("sb-title"),g=bN("sb-info"),c=k.offsetHeight,a=g.offsetHeight,l=bN("sb-title-inner"),j=bN("sb-info-inner"),f=(d?0.35:0);bf(l,"marginTop",c,f);bf(j,"marginTop",a*-1,f,function(){l.style.visibility=j.style.visibility="hidden";h()})}function bO(c,h,d,f){var g=bN("sb-wrapper-inner"),a=(d?bc.options.resizeDuration:0);bf(bR,"top",h,a);bf(g,"height",c,a,f)}function bw(c,g,d,f){var a=(d?bc.options.resizeDuration:0);bf(bR,"left",g,a);bf(bR,"width",c,a,f)}function bG(h,d){var a=bN("sb-body-inner"),h=parseInt(h),d=parseInt(d),f=bR.offsetHeight-a.offsetHeight,g=bR.offsetWidth-a.offsetWidth,k=bM.offsetHeight,j=bM.offsetWidth,l=parseInt(bc.options.viewportPadding)||20,c=(bc.player&&bc.options.handleOversize!="drag");return bc.setDimensions(h,d,k,j,f,g,l,c)}var ba={};ba.markup='<div id="sb-container"><div id="sb-overlay"></div><div id="sb-wrapper"><div id="sb-title"><div id="sb-title-inner"></div></div><div id="sb-wrapper-inner"><div id="sb-body"><div id="sb-body-inner"></div><div id="sb-loading"><div id="sb-loading-inner"><span>{loading}</span></div></div></div></div><div id="sb-info"><div id="sb-info-inner"><div id="sb-counter"></div><div id="sb-nav"><a id="sb-nav-close" title="{close}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.close()"></a><a id="sb-nav-next" title="{next}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.next()"></a><a id="sb-nav-play" title="{play}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.play()"></a><a id="sb-nav-pause" title="{pause}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.pause()"></a><a id="sb-nav-previous" title="{previous}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.previous()"></a></div></div></div></div></div>';ba.options={animSequence:"sync",counterLimit:10,counterType:"default",displayCounter:true,displayNav:true,fadeDuration:0.35,initialHeight:160,initialWidth:320,modal:false,overlayColor:"#000",overlayOpacity:0.5,resizeDuration:0.35,showOverlay:true,troubleElements:["select","object","embed","canvas"]};ba.init=function(){bc.appendHTML(document.body,aL(ba.markup,bc.lang));ba.body=bN("sb-body-inner");bQ=bN("sb-container");bM=bN("sb-overlay");bR=bN("sb-wrapper");if(!S){bQ.style.position="absolute"}if(!aW){var a,c,d=/url\("(.*\.png)"\)/;bS(aN,function(h,g){a=bN(g);if(a){c=bc.getStyle(a,"backgroundImage").match(d);if(c){a.style.backgroundImage="none";a.style.filter="progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true,src="+c[1]+",sizingMethod=scale);"}}})}var f;bo(bt,"resize",function(){if(f){clearTimeout(f);f=null}if(by){f=setTimeout(ba.onWindowResize,10)}})};ba.onOpen=function(c,a){aR=false;bQ.style.display="block";bW();var d=bG(bc.options.initialHeight,bc.options.initialWidth);bO(d.innerHeight,d.top);bw(d.width,d.left);if(bc.options.showOverlay){bM.style.backgroundColor=bc.options.overlayColor;bc.setOpacity(bM,0);if(!bc.options.modal){bo(bM,"click",bc.close)}bC=true}if(!S){bU();bo(bt,"scroll",bU)}bk();bQ.style.visibility="visible";if(bC){bf(bM,"opacity",bc.options.overlayOpacity,bc.options.fadeDuration,a)}else{a()}};ba.onLoad=function(c,a){bJ(true);while(ba.body.firstChild){bu(ba.body.firstChild)}bq(c,function(){if(!by){return}if(!c){bR.style.visibility="visible"}aK(a)})};ba.onReady=function(f){if(!by){return}var d=bc.player,a=bG(d.height,d.width);var c=function(){a9(f)};switch(bc.options.animSequence){case"hw":bO(a.innerHeight,a.top,true,function(){bw(a.width,a.left,true,c)});break;case"wh":bw(a.width,a.left,true,function(){bO(a.innerHeight,a.top,true,c)});break;default:bw(a.width,a.left,true);bO(a.innerHeight,a.top,true,c)}};ba.onShow=function(a){bJ(false,a);aR=true};ba.onClose=function(){if(!S){bg(bt,"scroll",bU)}bg(bM,"click",bc.close);bR.style.visibility="hidden";var a=function(){bQ.style.visibility="hidden";bQ.style.display="none";bk(true)};if(bC){bf(bM,"opacity",0,bc.options.fadeDuration,a)}else{a()}};ba.onPlay=function(){aM("play",false);aM("pause",true)};ba.onPause=function(){aM("pause",false);aM("play",true)};ba.onWindowResize=function(){if(!aR){return}bW();var a=bc.player,c=bG(a.height,a.width);bw(c.width,c.left);bO(c.innerHeight,c.top);if(a.onWindowResize){a.onWindowResize()}};bc.skin=ba;bt.Shadowbox=bc})(window);Shadowbox.init({overlayOpacity:0.1,skipSetup:true});(function(d,a){if(navigator.epubReadingSystem){if(navigator.epubReadingSystem.name){if(navigator.epubReadingSystem.name=="iBooks"){function f(){this.hasDeviceMotion="ondevicemotion" in d;this.threshold=1;this.delay=100;this.lastTime=new Date();this.lastX=null;this.lastY=null;this.lastZ=null;if(typeof a.CustomEvent==="function"){this.event=new a.CustomEvent("shake",{bubbles:true,cancelable:true})}else{if(typeof a.createEvent==="function"){this.event=a.createEvent("Event");this.event.initEvent("shake",true,true)}else{return false}}}f.prototype.reset=function(){this.lastTime=new Date();this.lastX=null;this.lastY=null;this.lastZ=null};f.prototype.start=function(){this.reset();if(this.hasDeviceMotion){d.addEventListener("devicemotion",this,false)}};f.prototype.stop=function(){if(this.hasDeviceMotion){d.removeEventListener("devicemotion",this,false)}this.reset()};f.prototype.devicemotion=function(m){var l=m.accelerationIncludingGravity,k,j,h=0,g=0,n=0;if((this.lastX===null)&&(this.lastY===null)&&(this.lastZ===null)){this.lastX=l.x;this.lastY=l.y;this.lastZ=l.z;return}h=Math.abs(this.lastX-l.x);g=Math.abs(this.lastY-l.y);n=Math.abs(this.lastZ-l.z);if(((h>this.threshold)&&(g>this.threshold))||((h>this.threshold)&&(n>this.threshold))||((g>this.threshold)&&(n>this.threshold))){k=new Date();j=k.getTime()-this.lastTime.getTime();if(j>this.delay){d.dispatchEvent(this.event);this.lastTime=new Date()}}this.lastX=l.x;this.lastY=l.y;this.lastZ=l.z};f.prototype.handleEvent=function(g){if(typeof(this[g.type])==="function"){return this[g.type](g)}};var c=new f();c&&c.start()}}}}(window,document));function playPause(a){var c=document.getElementById(a);if(c.paused){c.play()}else{c.pause()}}function playPausePopup(a){var c=document.getElementById(a);if(c.hasAttribute("controls")){c.pause();c.removeAttribute("controls")}else{c.setAttribute("controls","controls");c.play()}}function openVideoBox(a,d,c){Shadowbox.open({content:'<div style="width:100%;height:100%"><video width="100%" height="100%" preload="auto" autoplay="true" controls="true" src="'+a+'" type="video/mp4"/></div>',player:"html",title:"Video Widget",height:c,width:d,modal:true,handleOversize:"resize"})}function openGallery(j,h,a,c,f,l){if(j.preventDefault){j.preventDefault()}j.returnValue=false;var g=new Array(a);var n={continuous:false,counterType:"default",animate:false,handleOversize:"resize",modal:true,overlayOpacity:0.6,displayCounter:false};for(i=0;i<a;i++){var k;var m=i+1;k=h+"/"+h+"-"+m+".jpg";var d={player:"img",title:l,content:k,options:n,width:c,height:f};g[i]=d}Shadowbox.open(g)}function openGallerya(h,a,c,f,k){var g=new Array(a);var m={continuous:false,counterType:"default",animate:false,handleOversize:"resize",modal:true,overlayOpacity:0.6,displayCounter:false};for(i=0;i<a;i++){var j;var l=i+1;j=h+"/"+h+"-"+l+".jpg";var d={player:"img",title:k,content:j,options:m,width:c,height:f};g[i]=d}Shadowbox.open(g)}function openWidget(f,d){if(f.preventDefault){f.preventDefault()}f.returnValue=false;var c=d.firstChild;while(c&&c.nodeType!=1){c=c.nextSibling}var a=d.nextSibling;while(a&&a.nodeType!=1){a=a.nextSibling}if(a.style.display=="none"){a.style.display="block";c.src="images/Stop-Normal-Red-icon.png";d.style.top="-140px"}else{a.style.display="none";c.src="images/start-icon.png";d.style.top="0px"}return false}function MyMessage(a){Shadowbox.open({content:'<div style="background-color:white;width:90%;height:90%;"><p>'+a+"</p></div>",player:"html",title:"Welcome",modal:true,handleOversize:"resize",height:350,width:350})}function HideFocus(){var a=document.getElementsByClassName("bgclear");for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.backgroundColor="rgba(0, 0, 0, 0)"}}function ShowFocus(c){var a=document.getElementById(c);if(a){a.style.backgroundColor="rgba(128, 128, 128, 0.5)"}}function ShowLayer(f){HideFocus();HideAllLayers();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="visible"}ShowFocus(f)}function HideLayer(f){HideFocus();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="hidden"}}function ToggleLayer(f){HideFocus();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];if(c.style.visibility=="hidden"){c.parentNode.style.zIndex="2";c.style.visibility="visible";c.style.display="block"}else{if(c.style.visibility=="visible"){c.parentNode.style.zIndex="-1";c.style.display="none";c.style.visibility="hidden"}}}}function AdjustIFrameSize(c){var a=c.contentWindow||c.contentDocument.parentWindow;a.onload=function(){b=document.getElementsByTagName("body")[0];var l=document.querySelector("meta[name=viewport]");var k=l.getAttribute("content");var h=/width[ ]*=[ ]*([\d\.]+)[ ]*,[ ]*height[ ]*=[ ]*([\d\.]+)/.exec(k);var o=parseFloat(h[1]);var g=parseFloat(h[2]);var n=b.clientWidth;var f=b.clientHeight;var d=(n/o);var j=(f/g);var m=1;if(d<j){m=d}else{m=j}z=Math.sqrt(m);s="zoom:"+z+"; -moz-transform: scale("+z+"); -moz-transform-origin: -1 0;-webkit-transform: scale("+z+");-webkit-transform-origin: 0 0;";if(typeof b.setAttribute==="function"){b.setAttribute("style",b.getAttribute("style")+";"+s)}}}function HideAllLayers(){var a=document.getElementsByClassName("autohide");for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="hidden"}}function addEvent(c,f,d){if(!d.$$guid){d.$$guid=addEvent.guid++}if(!c.events){c.events={}}var a=c.events[f];if(!a){a=c.events[f]={};if(c["on"+f]){a[0]=c["on"+f]}}a[d.$$guid]=d;c["on"+f]=handleEvent}addEvent.guid=1;function removeEvent(a,d,c){if(a.events&&a.events[d]){delete a.events[d][c.$$guid]}}function handleEvent(d){d=d||window.event;var a=this.events[d.type];for(var c in a){this.$$handleEvent=a[c];this.$$handleEvent(d)}}function getCookieVal(c){var a=document.cookie.indexOf(";",c);if(a==-1){a=document.cookie.length}return unescape(document.cookie.substring(c,a))}function GetCookie(f){var c=f+"=";var h=c.length;var a=document.cookie.length;var g=0;while(g<a){var d=g+h;if(document.cookie.substring(g,d)==c){return getCookieVal(d)}g=document.cookie.indexOf(" ",g)+1;if(g==0){break}}return null}function SetCookie(d,g){var a=SetCookie.arguments;var k=SetCookie.arguments.length;var c=(k>2)?a[2]:null;var j=(k>3)?a[3]:null;var f=(k>4)?a[4]:null;var h=(k>5)?a[5]:false;document.cookie=d+"="+escape(g)+((c==null)?"":("; expires="+c.toGMTString()))+((j==null)?"":("; path="+j))+((f==null)?"":("; domain="+f))+((h==true)?"; secure":"")}function DeleteCookie(a){document.cookie=a+"=; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT;"}function PushBackCookie(d){var c=GetCookie("back");var a=GetCookie("backlogical");if(c){var f=d+"\n"+c;SetCookie("back",f,null,null);f=document.body.id+"\n"+a;SetCookie("backlogical",f,null,null)}else{SetCookie("back",d,null,null);SetCookie("backlogical",document.body.id,null,null)}}function PopBackCookie(){var a=null;var d=GetCookie("back");var c=GetCookie("backlogical");if(d){var g=d.indexOf("\n");if(g!=-1){a=d.substring(0,g);var f=d.substring(g+1,d.length);SetCookie("back",f,null,null)}else{a=d;DeleteCookie("back")}g=c.indexOf("\n");if(g!=-1){var f=c.substring(g+1,d.length);SetCookie("backlogical",f,null,null)}else{DeleteCookie("backlogical")}}return a}var hasTouchEvents=true;if(navigator.epubReadingSystem){try{hasTouchEvents=navigator.epubReadingSystem.hasFeature("touch-events")}catch(e){}}var evaluator;try{evaluator=new XPathEvaluator()}catch(e){hasTouchEvents=false}if(hasTouchEvents){try{addEvent(window,"load",function(){var a=evaluator.evaluate("//*[local-name()='span'][@onclick]",document.documentElement,null,XPathResult.ORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE,null);if(a){var d=a.iterateNext();while(d){var c=d.onclick;if(c.length>0){addEvent(d,"touchstart",function(f){if(typeof c=="function"){f.preventDefault();this.onclick.call(d);false}});addEvent(d,"touchmove",function(f){f.preventDefault();false});addEvent(d,"touchend",function(f){f.preventDefault();false});addEvent(d,"touchcancel",function(f){f.preventDefault();false})}d=a.iterateNext()}}})}catch(e){}}function TraceLink(c,a,d){c.preventDefault();if(d.indexOf("pageNum")!=-1){PushBackCookie(a)}location.href=d}var cantracelink=false;if(navigator.epubReadingSystem){if(navigator.epubReadingSystem.name){if(navigator.epubReadingSystem.name=="iBooks"){cantracelink=true}}}if(cantracelink){addEvent(window,"load",function(){window.removeEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false);setTimeout(function(){ShowBackLink()},500);var c=document.getElementsByTagName("a");for(var f=0;f<c.length;f++){if(c[f].hasAttribute("href")){var d=c[f];var a=c[f].href;if(a.length>0){addEvent(d,"click",function(g){TraceLink(g,location.href,this.href)});addEvent(d,"touchstart",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchmove",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchend",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchcancel",function(g){TraceLink(location.href,this.href)})}}}})}function PeekBackCookie(){var a=null;var c=GetCookie("back");if(c){var d=c.indexOf("\n");if(d!=-1){a=c.substring(0,d)}else{a=c}}return a}function PeekBackLogicalCookie(){var a=null;var c=GetCookie("backlogical");if(c){var d=c.indexOf("\n");if(d!=-1){a=c.substring(0,d)}else{a=c}}return a}function DoBackLink(a){a.preventDefault();location.href=PopBackCookie()}function ShowBackLink(){var d=PeekBackLogicalCookie();if(d!=null){window.removeEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false);d=d.replace("lp","");var a=document.createElement("p");a.setAttribute("style","position:absolute;top:0px;left:0px;text-align:center;width:100%;");var c=document.createElement("span");c.setAttribute("class","sbacktext");c.innerHTML="Revenir page "+d;c.addEventListener("click",function(f){DoBackLink(f);return false});a.appendChild(c);document.body.appendChild(a);setTimeout(function(){window.addEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false)},6500)}}function shakeEventDidOccur(){ShowBackLink(0)}var SpinningWheel={cellHeight:44,friction:0.003,device:"i",pixelRatio:2,slotData:[],handleEvent:function(a){if(a.type=="touchstart"){this.lockScreen(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="a"){this.tapUp(a)}else{this.tapDown(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollStart(a)}}}else{if(a.type=="touchmove"){this.lockScreen(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="i"){this.tapCancel(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollMove(a)}}}else{if(a.type=="touchend"){if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="i"){this.tapUp(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollEnd(a)}}}else{if(a.type=="webkitTransitionEnd"){if(a.target.id=="sw-wrapper"){this.destroy()}else{this.backWithinBoundaries(a)}}else{if(a.type=="orientationchange"){this.onOrientationChange(a)}else{if(a.type=="scroll"){this.onScroll(a)}}}}}}},onOrientationChange:function(a){window.scrollTo(0,0);this.swWrapper.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px";this.calculateSlotsWidth()},onScroll:function(a){this.swWrapper.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px"},lockScreen:function(a){if(a.currentTarget.id.match(/sw/)){a.preventDefault();a.stopPropagation()}},reset:function(){this.slotEl=[];this.activeSlot=null;this.swWrapper=undefined;this.swSlotWrapper=undefined;this.swSlots=undefined;this.swFrame=undefined},calculateSlotsWidth:function(){var c=this.swSlots.getElementsByTagName("div");for(var a=0;a<c.length;a+=1){this.slotEl[a].slotWidth=c[a].offsetWidth}},create:function(){var f,a,c,d,g;this.reset();if(window.devicePixelRatio>=1.5){this.pixelRatio=1.5}if(window.devicePixelRatio>=2){this.pixelRatio=2}this.cellHeight=44*this.pixelRatio;g=document.createElement("div");g.id="sw-wrapper";g.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px";g.style.webkitTransitionProperty="-webkit-transform";g.innerHTML='<div id="sw-super-wrapper"><div id="sw-header"><div id="sw-cancel">Cancel</div><div id="sw-buttonl">Last</div><div id="sw-buttonr">Next</div><div id="sw-done">Done</div></div><div id="sw-slots-wrapper"><div id="sw-slots"></div></div><div id="sw-frame"></div></div>';document.body.appendChild(g);this.swWrapper=g;this.swSlotWrapper=document.getElementById("sw-slots-wrapper");this.swSlots=document.getElementById("sw-slots");this.swFrame=document.getElementById("sw-frame");for(a=0;a<this.slotData.length;a+=1){d=document.createElement("ul");c="";for(f in this.slotData[a].values){c+="<li>"+this.slotData[a].values[f]+"</li>"}d.innerHTML=c;g=document.createElement("div");g.className=this.slotData[a].style;g.appendChild(d);this.swSlots.appendChild(g);d.slotPosition=a;d.slotYPosition=0;d.slotWidth=0;d.slotMaxScroll=this.swSlotWrapper.clientHeight-d.clientHeight-(86*this.pixelRatio);d.style.webkitTransitionTimingFunction="cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1)";this.slotEl.push(d);if(this.slotData[a].defaultValue){this.scrollToValue(a,this.slotData[a].defaultValue)}}this.calculateSlotsWidth();document.addEventListener("touchstart",this,false);document.addEventListener("touchmove",this,false);window.addEventListener("orientationchange",this,true);window.addEventListener("scroll",this,true);document.getElementById("sw-cancel").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-done").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonl").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonr").addEventListener("touchstart",this,false);this.swFrame.addEventListener("touchstart",this,false)},open:function(){this.create();this.swWrapper.style.webkitTransitionTimingFunction="ease-out";this.swWrapper.style.webkitTransitionDuration="400ms";this.swWrapper.style.webkitTransform="translate3d(0, -"+(259*this.pixelRatio)+"px, 0)"},destroy:function(){this.swWrapper.removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-cancel").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-done").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonl").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonr").removeEventListener("touchstart",this,false);document.removeEventListener("touchstart",this,false);document.removeEventListener("touchmove",this,false);window.removeEventListener("orientationchange",this,true);window.removeEventListener("scroll",this,true);this.slotData=[];this.cancelAction=function(){return false};this.cancelDone=function(){return true};this.cancelButtonl=function(){return true};this.cancelButtonr=function(){return true};this.reset();document.body.removeChild(document.getElementById("sw-wrapper"))},close:function(){this.swWrapper.style.webkitTransitionTimingFunction="ease-in";this.swWrapper.style.webkitTransitionDuration="400ms";this.swWrapper.style.webkitTransform="translate3d(0, 0, 0)";this.swWrapper.addEventListener("webkitTransitionEnd",this,false)},addSlot:function(c,f,a){if(!f){f=""}f=f.split(" ");for(var d=0;d<f.length;d+=1){f[d]="sw-"+f[d]}f=f.join(" ");var g={values:c,style:f,defaultValue:a};this.slotData.push(g)},getSelectedValues:function(){var d,h,f,a,g=[],c=[];for(f in this.slotEl){this.slotEl[f].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[f].style.webkitTransitionDuration="0";if(this.slotEl[f].slotYPosition>0){this.setPosition(f,0)}else{if(this.slotEl[f].slotYPosition<this.slotEl[f].slotMaxScroll){this.setPosition(f,this.slotEl[f].slotMaxScroll)}}d=-Math.round(this.slotEl[f].slotYPosition/this.cellHeight);h=0;for(a in this.slotData[f].values){if(h==d){g.push(a);c.push(this.slotData[f].values[a]);break}h+=1}}return{keys:g,values:c}},setPosition:function(c,a){this.slotEl[c].slotYPosition=a;this.slotEl[c].style.webkitTransform="translate3d(0, "+a+"px, 0)"},scrollStart:function(d){var f=d.targetTouches[0].clientX-this.swSlots.offsetLeft;var g=0;for(var a=0;a<this.slotEl.length;a+=1){g+=this.slotEl[a].slotWidth;if(f<g){this.activeSlot=a;break}}if(this.slotData[this.activeSlot].style.match("readonly")){this.swFrame.removeEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchend",this,false);return false}this.slotEl[this.activeSlot].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[this.activeSlot].style.webkitTransitionDuration="0";var c=window.getComputedStyle(this.slotEl[this.activeSlot]).webkitTransform;c=new WebKitCSSMatrix(c).m42;if(c!=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition){this.setPosition(this.activeSlot,c)}this.startY=d.targetTouches[0].clientY;this.scrollStartY=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition;this.scrollStartTime=d.timeStamp;this.swFrame.addEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.addEventListener("touchend",this,false);return true},scrollMove:function(c){var a=c.targetTouches[0].clientY-this.startY;if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0||this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){a/=2}this.setPosition(this.activeSlot,this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition+a);this.startY=c.targetTouches[0].clientY;if(c.timeStamp-this.scrollStartTime>80){this.scrollStartY=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition;this.scrollStartTime=c.timeStamp}},scrollEnd:function(g){this.swFrame.removeEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchend",this,false);if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0||this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){this.scrollTo(this.activeSlot,this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0?0:this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll);return false}var c=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition-this.scrollStartY;if(c<this.cellHeight/1.5&&c>-this.cellHeight/1.5){if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition%this.cellHeight){this.scrollTo(this.activeSlot,Math.round(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition/this.cellHeight)*this.cellHeight,"100ms")}return false}var h=g.timeStamp-this.scrollStartTime;var a=(2*c/h)/this.friction;var f=(this.friction/2)*(a*a);if(a<0){a=-a;f=-f}var d=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition+f;if(d>0){if(d>this.swSlotWrapper.clientHeight/4){d=this.swSlotWrapper.clientHeight/4}}else{if(d<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){d=(d-this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll)/2+this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll;a/=3;if(d<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll-this.swSlotWrapper.clientHeight/4){d=this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll-this.swSlotWrapper.clientHeight/4}}else{d=Math.round(d/this.cellHeight)*this.cellHeight}}this.scrollTo(this.activeSlot,Math.round(d),Math.round(a)+"ms");return true},scrollTo:function(d,a,c){this.slotEl[d].style.webkitTransitionDuration=c?c:"100ms";this.setPosition(d,a?a:0);if(this.slotEl[d].slotYPosition>0||this.slotEl[d].slotYPosition<this.slotEl[d].slotMaxScroll){this.slotEl[d].addEventListener("webkitTransitionEnd",this,false)}},scrollToValue:function(g,f){var d,c,a;this.slotEl[g].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[g].style.webkitTransitionDuration="0";c=0;for(a in this.slotData[g].values){if(a==f){d=c*this.cellHeight;this.setPosition(g,d);break}c-=1}},backWithinBoundaries:function(a){a.target.removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.scrollTo(a.target.slotPosition,a.target.slotYPosition>0?0:a.target.slotMaxScroll,"150ms");return false},tapDown:function(a){a.currentTarget.addEventListener("touchmove",this,false);a.currentTarget.addEventListener("touchend",this,false);a.currentTarget.className="sw-pressed"},tapCancel:function(a){a.currentTarget.removeEventListener("touchmove",this,false);a.currentTarget.removeEventListener("touchend",this,false);a.currentTarget.className=""},tapUp:function(a){this.tapCancel(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"){this.cancelAction()}else{if(a.currentTarget.id=="sw-done"){this.doneAction()}else{if(a.currentTarget.id=="sw-buttonl"){this.buttonlAction()}else{this.buttonrAction()}}}this.close()},setDevice:function(a){this.device=a},setButtonTexts:function(f,d,c,a){if(f!=null){if(f!=""){document.getElementById("sw-cancel").innerHTML=f}else{document.getElementById("sw-cancel").style.display="none"}}if(d!=null){if(d!=""){document.getElementById("sw-done").innerHTML=d}else{document.getElementById("sw-done").style.display="none"}}if(c!=null){if(c!=""){document.getElementById("sw-buttonl").innerHTML=c}else{document.getElementById("sw-buttonl").style.display="none"}}if(a!=null){if(a!=""){document.getElementById("sw-buttonr").innerHTML=a}else{document.getElementById("sw-buttonr").style.display="none"}}},setCancelAction:function(a){this.cancelAction=a},setDoneAction:function(a){this.doneAction=a},setButtonlAction:function(a){this.buttonlAction=a},setButtonrAction:function(a){this.buttonrAction=a},cancelAction:function(){return false},cancelDone:function(){return true},cancelButtonl:function(){return true},cancelButtonr:function(){return true}};function openOneSlot(a){if(document.getElementById("sw-wrapper")){return}SpinningWheel.addSlot(a);SpinningWheel.setCancelAction(SpinningCancel);SpinningWheel.setDoneAction(SpinningDone);SpinningWheel.open()}function SpinningDone(){var c=SpinningWheel.getSelectedValues();var f=c.values.join(" ");var d=f.match(/\(p\. (\d+)\)/);var a="pageNum-"+d[1]+".html";PushBackCookie(location.href);location.href=a}function SpinningCancel(){}var GPScoords=[];function distanceGPS(g,c,f,h){var d=Math.PI/180;lat1=g*d;lat2=f*d;lon1=c*d;lon2=h*d;t1=Math.sin(lat1)*Math.sin(lat2);t2=Math.cos(lat1)*Math.cos(lat2);t3=Math.cos(lon1-lon2);t4=t2*t3;t5=t1+t4;rad_dist=Math.atan(-t5/Math.sqrt(-t5*t5+1))+2*Math.atan(1);return(rad_dist*3437.74677*1.1508)*1.6093470878864446}function erreurPosition(a){var c="Erreur lors de la gÃ�Â©olocalisation : ";switch(a.code){case a.TIMEOUT:c+="Timeout !";break;case a.PERMISSION_DENIED:c+="Vous nÃ¢Â�Â�avez pas donnÃ�Â© la permission";break;case a.POSITION_UNAVAILABLE:c+="La position nÃ¢Â�Â�a pu Ã�Âªtre dÃ�Â©terminÃ�Â©e";break;case a.UNKNOWN_ERROR:c+="Erreur inconnue";break}alert(c)}function maPosition(h){var o=h.coords.latitude;var c=h.coords.longitude;var p=h.coords.altitude;var l={};var j=[];for(var g=0;g<GPScoords.length;++g){var n=GPScoords[g];var f=n[0];var m=f[0];var a=f[1];var d=distanceGPS(o,c,m,a);var k=d.toFixed(1)+" km : "+n[1]+" (p. "+n[2]+")";j.push([k,d])}j.sort(function(r,q){return r[1]-q[1]});for(var g=0;g<j.length;g++){l[g+1]=j[g][0]}openOneSlot(l)}function Geo(a,c){if(navigator.geolocation){a.preventDefault();navigator.geolocation.getCurrentPosition(maPosition,erreurPosition,{maximumAge:0,enableHighAccuracy:true})}return false}function moveCaret(f,a){var d,c;if(f.getSelection){d=f.getSelection();if(d.rangeCount>0){var g=d.focusNode;var h=d.focusOffset+a;d.collapse(g,Math.min(g.length,h))}}else{if((d=f.document.selection)){if(d.type!="Control"){c=d.createRange();c.move("character",a);c.select()}}}}function insertTextAtCursor(f){var d,a,c;if(window.getSelection){d=window.getSelection();if(d.getRangeAt&&d.rangeCount){a=d.getRangeAt(0);a.deleteContents();a.insertNode(document.createTextNode(f))}}else{if(document.selection&&document.selection.createRange){document.selection.createRange().text=f}}}function FilterKeyDown(a,c){if(c.key=="Spacebar"){insertTextAtCursor(" ");return false}return true}function FilterKeyUp(d,f){var a=d.parentNode.getAttribute("id");var c=d.textContent;if(c.length==0){if(localStorage){try{localStorage.removeItem(a)}catch(f){}}else{try{DeleteCookie(a)}catch(f){}}}else{if(localStorage){try{localStorage.setItem(a,c)}catch(f){}}else{try{SetCookie(a,c)}catch(f){}}}return true}function getFirstChild(a){var c=a.firstChild;while(c!=null&&c.nodeType==3){c=c.nextSibling}return c}function ClearArea(c){var a=c.parentNode.parentNode.getAttribute("id");getFirstChild(c.parentNode.parentNode).textContent="";if(localStorage){try{localStorage.removeItem(a)}catch(d){}}else{try{DeleteCookie(a)}catch(d){}}return false}function ClearAllAreas(f){getFirstChild(f.parentNode.parentNode).textContent="";if(localStorage){var g="TxtEdit-e04f68d1989265d91ebd8886e3dac1f3";for(key in localStorage){try{if(key.substring(0,g.length)===g){delete localStorage[key]}}catch(h){}}}else{if(document.cookie&&document.cookie!=""){var c=document.cookie.split(";");for(var a=0;a<c.length;a++){var d=c[a].split("=");d[0]=d[0].replace(/^ /,"");try{DeleteCookie(d[0])}catch(h){}}}}return false}function LoadArea(){var g=document.getElementsByClassName("textarea");for(var d=0;d<g.length;d++){var a=g[d].parentNode.getAttribute("id");var c="";try{if(localStorage){c=localStorage.getItem(a)}else{c=GetCookie(a)}if(c){g[d].textContent=c}}catch(f){}}}if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",LoadArea,false)};
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